Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

Lyrasis  Members  and  Sloan  Foundation 


http://www.archive.org/details/sixyearcapitalim37mary 


yix 


year 


C(^pnt(^I 


improveiiinieEii 


MARYLAND 


REVISED 


1943 


DRYLAND  STATE  PLANNING  COWUSSION 

AND 

DEPARTMNT  OF  BUDGET  £  PROCUREMENT 


JANUARY- 1943 


^ 


PUBLICATION    N9  37 


I 


SIX-YEA.R  CAPITAL  I2.lPR0VEivIENT  PROGRAM 
FOR 
LIARYLAND 
REVISED  -  1943 


Prepered  by 
Thomas  F.  Hubbard,  Consultant 


Assisted  by  the  Consulting  Staff 
of 
The  National  Rosourcos  Planning  Board 

for 

THE  f-IARYLAND  STATE  PLANNING  COt&lTSSION 

and 
THE  DEPARTI/iENT  OF  BUDGET  AND  PROCUREiCEMT 


Published  Jointly 
January  1943 


l&iryland  State  Planning  Commission  Publication  No.  37 
For  Sale  by  the 

Maryland  State  Planning  Comraission 
Latrobe  Hall,  The  Johns  Hopkins  University 
BaltiiTioro,  Maryland Price  25  «onts 


4 


.,£L.-t..^' 


J  /  .->    ^' 


^£. 


MAR  19   1945  <T-^^ 


A.. 


lO^ 


l" 


lARYLAND  STATE  PLANNING  COMiIESSION 


Abel  Wolman,  Chairman 
Member  at  Large 


William  L.  Galvin 

Board  of  State  Aid  and  Charities 

Robert  K.  Riloy 

Director  of  Health 


Thomas  B,  Symons 
Member  at  Largo 

Ezra  B.  \iihitman 

State  Roads  Commission 


I.  Alvin  Pasarew,  Director 


DEPARTwlENT  OF  BUDGET  AND  PROCUREI>:IENT 


Vfalter  N.  Kirkman,  Director 


James  G.  Rennie 

Chief  of  Budget  Bureau 


Eugene  G.  Connor 

Chief  of  Purchasing  Bureau 


Report  Prepared  by 
Thoms-s  F.  Hubb^.rd,  Consultant 

CONSULTING  STAFF 


James  G.  Rennie 
Chief  of  Budget  Bureau 
Department  of  Budget  and 
Procurement 


Sidney  T.  Thomas 

Chief,  State  and  Local  Program  Section 

National  Resources  Planning  Board 


I.  Alvin  Pasarew 
Director 
Maryland  State  Planning  Commission 


Janu?.ry  18,  1943 

Honorable  -Herbert  R.  0* Conor 
Governor  of  Maryland 
State  of  liaryland 
Annapolis,  Maryland 

Dear  Governor  0' Conor: 

We  take  pleasure  in  transmitting  herein  the  revised  Six-Year 
Capital  Improvement  Program  for  Maryland  as  jointly  prepared  by  the  State 
Planning  Commission  and  the  Department  of  Budget  and  Pi-ocurement  of  the 
State  of  Maryland, 

Vfer  activities  and  restrictions  on  manpower  and  materials  have 
had  their  effect  on  this  program.  Improvements  normally  required  and  re- 
garded as  necessary  have  been  reviewed  and  evaluated  in  terms  of  urgency 
of  need,  avajJLable  manpower,  critical  raitcrials,  and  desirability  of  de- 
ferring such  improvements  for  post-war  construction. 

We  recommend  that  all  capital  improvements  be  deferred  for  post- 
vi3.r   construction »  Such  deferment  will  not  seriously  affect  the  health, 
welfare,  or  safety  of  inms'-tes  of  institutions,  employees,  or  people  of  the 
State. 

The  study  of  1941  and  its  present  revision  have  brought  to  light 
many  interesting  problems.  The  solution  of  these  problems  vrould  result  in 
more  efficient  administrative  operation.  The  proposals  are: 

1,  Consideration  should  bo  given  to  the  appointment  of  commit- 
tees or  commissions  of  expert  authority  to  study  departmental 
programs  and  to  establish  long  term  departmental  policies  and 
programs , 

2,  The  establishment  at  some  central  office  of  a  system  of 
recording  and  accounting  of  additions  and  improvanents  made 


to  the  State  capital  plant  in  accordance  ;d.th  the  author- 
ity for  rn^-kiiig  these  additions  and  improvements. 

3.  The  cstablisiiraont   out  of  e^dsting  ^tato  surplus  of  a  post- 
v\rar  coristruction  reserve  fund  to  meet  anticipated  acceler- 
ated construction  programs  following  the  vjar   (provisions  for 
this  p'.rt  of  the  program  vicre  covered  in  your  budget  message 
to  the  General  ^^-ssembly  under  date  of  January  18,   1943). 

4.  The  creation  of  a  fund,   preferably  out  of  State  surplus,    to 
be   used  by  the  State  to  provide  for  the  in-mediate  preparation 
of  detailed  plans  and  specifications,  and  for  the  acquisition 
of  the  necessary  land  for  projects  to  be  built  in  the  post- 
war period, 

'""5.      Consideration  be  given  to  the  creation  of  a   Chief  Engineer's 
Office  as  an  adjunct  to  the   Board  of  Public  Vforks,  to  ^ihich 
should  be  assigned  the  responsibility  for  the  supervision  of 
building  construction  on  State  financed  projects. 
Included  in  this  report   is  a  program  submitted  by  the  State-vade 
Highway  Planning  Survey  ^vhich  contains    five  of  the  tvfenty  year  total  recom- 
mended program  submitted  to  the  State  Roads  Conmdssion  for  its  consideration. 
This  program  includes  many  major  Lmpro vement s  to  the  State's  highway   system. 
The  principal  inclusions   are  the  new  Baltimore  to  VJashington  Parkway  and  the 
Washington  to  Annapolis  Parkway:, 

The  inclusion  of  the  State-mde  Highway  Planning  Survey's  program 
in  this  report  does  not  imply  the  Commission's  approval  of  it.     This   prograra, 
vfhen  officially  accepted  by  the  State  Roads   Commission,   is  required  by  law 


to  be  submitted  to  the  State  Planning  Ccrnmission  for  necessary  hearings 
and  their  recommendations  to  your  office. 

Your  full  cooperation  in  the  development  of  this  report  is 
recorded. 

Sincerely  yours, 


Uj/iTCU'^i.,,r{P-<^y<^.^-^ 


Abel  Wolman,   Chairman 
Maryland  State  Planning  Coirmiis  sicn 


Walter  N,  Kirkra.an,  iJirector 
Department  of  Budget  and  Procureiuent 


"^"The  Director  of  the  Department  of  Budget  and  Procurement  does  not    concur 
in   this  rccojiUiiendation  made  by  the  Maryland  State  Planning   Commission. 


Janir.ry  12,  1943 

Dr.  Abel  Wolnian 

Maryland  State  Planning  Commission 
Mr.   Walter  N.   Kirknian 

Department  of  Budget  and  Procurement 

Dear  Sirs: 

I  am  transmitting  herewith  the  Six-Year  Capital  Improvaiient 
Program,  Revised  1943. 

The  procedure  in  the  compilation  of  the  program,  as  revised  in 
1943j  differed  but  slightly  from  that  used  in  the  original  study.   The 
technique  used  at  that  time  possessed  no  disadvantages  which  required 
changing  that  procedure. 

As  with  the  preceding  report,  each  institution  or  agency  sub- 
mitted its  programs  on  individual  project  sheets,  the  number  of  vjhich 
prohibits  their  inclusion  in  this  report.   They  xjill  be  kept  on  file  at 
the  office  of  the  Ivlaryland  State  Planning  Commission  and  will  be  the 
source  materio.l  to  be  used  in  future  revisions. 

These  project  sheets  have  been  summarized  and  appear  in  this 
form  in  this  report.  A  separate  sumimry  sheet  is  given  for  each  agency. 

In  the  preparation  of  the  program  report  of  1941,  the  vrriter 
visited  practically  all  of  the  institutions  in  order  to  acquaint  the 
officials  with  the  natijre  and  purpose  of  the  study.  Gasoline  rationing 
prohibited  a  repetition  of  this  desirable  procedure.   This  program  has 
been  compiled  entirely  through  the  medium  of  correspondence. 

The  cooperation  extended  by  the  institution  and  department 
heads  and  their  understanding  of  the  aims  desired  were  most  gratifying. 
The  programs  they  have  subjiiitted,  for  the  most  part,  show  revisions,  and 
additions  which  reflect  chctnging  needs  and  emphases.  I  v^ish  to  express 


my  appreciation  of  the  fine  way  in  which  they  have  participated  in  this 
report , 

ISr,   Sidney  T.  Thomas  of  the  National  Resources  Planning  Board 
assisted,  as  in  the  previous  report,  with  the  financial  analysis  of  the 
State.  Mr.  James  G.  Rennie  was  of  great  assistance  ^dth  statistical 
detail,  Mr.  I.  ^Ivin  Pasarew,  Director  of  the  i-iaryland  State  Planning 
Commission,  rendered  invaluable  assistance  in  the  preparation  and  final 
editing  of  the  report.  I  thank  these  men  for  their  help. 

I  vfish  to  emphasize  the  desirability  of  a  continued  biennial 
reviev;,  revision,  and  extension  of  the  study.   To  attain  the  maximum 
value  possible,  the  Six- Year  Capital  Improvement  Program  of  fcryland 
must  be  brought  up  to  date  periodically. 

Yours  sincerely, 

Thomas  F,  Hubbard 
Consultant 
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-  1  - 


FOREiTOrD 

In  1941  the  Iferyland  State  Planning  Comi-aission  published  a  Six-Year 
Capital  Improvomcnt  Program  for  fiaryland  under  the  joint  sponsorship  of 
the  Planning  Commission  and  the  Department  of  Budget  and  Procurement, 
Th«  report  consisted  of  an  exliaustive  analysis  of  the  financial  background, 
history,  and  policies  of  the  State,  and  a  compilation  of  projects  submitted 
by  the  various  State  Agancios  to  meet  their  needs  at  that  time,  present  and 
anticipated. 

The  financial  study  tabulated  and  discussed  incom.e  and  expenditures 
from  1924  to  1939;  the  State  levy  for  loans;  the  changes  in  the  State 
debt  structure;  and  the  yearly  service  requirements  on  the  bonded  in- 
debtedness. The  analysis  concluded  ^fith  recommendations  designed  to  im- 
prove the  financial  picture  for  the  State, 

The  compilation  of  projects  ?/as  used  by  the  Liaryland  State  Planning 
Commission  and  the  Director  of  the  Department  of  Budget  and  Procurement  to 
prepare  jointly  the  "Six-Yoar  Capital  Improvement  Program  of  1941".  The 
projects  recommended  were  for  three  biennial  periods.  The  first  group 
designated  as  'Urgent'  was  accepted  by  Governor  O'Conor  almost  in  its 
entirety  and  thus  became  the  official  recominendations  of  the  Chief 
Executive  to  the  General  Assembly,  The  Senate  Bill  #67,  which  embodied 
the  Governor's  recommendations  was  passed  essentially  as  submitted  and 
becam.e  the  authority  for  the  issuance  of  bonds  to  meet  the  costs  of  the 
individual  projects. 


-  2  - 

SIX- YEAR  CAPITAL  IMTROVEMEl\IT  PROGRAM  FOR  LiARYL.\ND 
Revised  -  1943 

SlM\aj\RY  OF  RECOwMEI'JDATIONS 

1.  Deferment  of  all  capital  improvements  to  a  post-virar  period, 

2.  The  appointment  of  committees  or  commissions  of  expert  authority  to 
study  departmental  programs  and  to  establish  long  term  departmental 
policies  and  programs. 

3.  The  establishment  at  some  central  office  of  a  system  of  recording 
and  accounting  of  additions   and  improvements  made  to  the  State 
capital  plant  in  accordance  virith  the  authority  for  making  such 
additions  and  improvements, 

k»     The  establishment,   out   of  existing  State  surplus,   of  a  post-'imr 

construction  reserve  fund  to  meet  anticipated  accelerated  construc- 
tion programs  following  the  war   (provisions   for  this  part  of  the 
program  v^cre  covered  in  your  budget  message  to  the  General  Assembly 
under  date  of  January  18,  1943). 

5.      The  creation  of  a   fund,   preferably  out  of  State   surplus,    to  be  used 
by  the  State  to  provide  for  the  immediate  preparation  of  detailed 
plans  and  specifications,  and  for  the  acquisition  of  the  necessary 
land  for  projects  to  be  built  in  the  post-ivJur  period, 
^:-6.     The  creation  of  a  Chief  Engineer's  Office  as  an  adjunct  to  the  Board 
of  Public   Works,    to  v^Jiich  should  be  assigned  the  responsibility  for 
the   supervision  of  building  construction  on  State   financed  projects. 

7.     The  adoption  of  the  program  as  given  in  Table  10,   page  109,  as  the 
official  State  Capital  Iiaprovement  Prograjn  as  of  1943. 

-'^he  Director  of  the  Department  of  Budget  and  i'rocurement  does  not 
concur  in  this  recommendation  made  by  the  Liaryland  State  Planning 
Commis  si on. 


-  3  - 

FINANCIAL  STATUS  OF  THE  STATE  OF  MARYLAND  -  1943 

NATURE  OF  STUDY 

In  the  Capital   ImprovGment  Program  of  1941,  an  extensive  analysis   of  the 
financial  policies  and  history  of  the  State  was  given.     Since  that  time  there 
has  been  no  change  in  method  of  operation  which  irould  impair  the  significance 
of  that   study.      The  reader  is  referred  to  that  document   for  details.     This 
revised  report  docs  not  propose  to  repeat  this  exhaustive   study  other  than  to 
bring  the  tables  up  to  date  and  to  include  recoiimendations  designed  to  meet 
future  needs. 
FINANCIAL  CONDITIONS  AS  OF  1943 

Table  1  gives  the  actual  and  estimated  receipt  of  the  State  for  the  years 
1938  to  1949.     The  years  1938  to  1942  are  the  actual  receipts  as  given  in  the 
Comptroller's  report.      The  amount  for  1943  was  estimated  by  State  officials 
and  recorded  in  the   same  report.     The  amounts  for  1944  to  1949  viere  estimated 
by  the  author  of  this  report.      The  eobinw-tes  are  tliou^Iit  "to  be  conservr.tive. 
As  a  iii'ibter  of   ic-cb   the  estimates  iii  the  first  report  jaade  for  the  ye^.rs 
1940  and  1941  proved  to  be  several  millions  less  than  the  actual  receipts. 

Table  2  shows  the  disbursement,  both  actual  and  estimated  for  the  years 
1938  to  1949.     As  in  Table  1,   the  actual  figures   for  the  years  1938  to  1942 
are  taken  from  the  Comptroller's  report.      The  official  budget  allotmeht  is 
given  for  1943.     The  disbursements   for  the  rem3.ining  years,  1944  to  1949 
are  estimated.     The  amounts  charged  against  "General  Funds"  have  been  iteinized. 
Because  of  their  particular  significance,   debt   charges  and  "Aid  to  the  Needy 
for  Relief"  have  also  been  listed.     The  remaining  disbursements  are  given 
under  general  headings. 

It  is  accepted  that  the  forecast   of  receipts  or  expenditiires  of  a  six- 
year  period  as  they  may  be  modified  by  economic  conditions  may  be  subject 
to  considerable  error.     The  war  has  already  had  a  tvrofold  effect   on  the 
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expenditures  of  the  State.  First,  the  cost  of  "Aid  to  the  Needy"  has  de- 
creased and  will  probably  continue  to  decrease  as  war  production  industries 
furnish  increased  employment;  and  second^  the  inability  to  secure  priorities 
ahd  materials  prevents  capital  construction  financed  by  new  bond  issues  and 
hence  results  in  a  decrease  in  the  carrying  charges  of  the  State  debt  as  the 
latter  is  being  retired  annually; 

This  condition  is  a  direct  result  of  war  and  must  be  thought  of  as 
temporary  in  nature.  The  present  absence  of  capital  construction  is  really 
a  postponement,  J&ny  projects  which  cannot  be  built  now  should  be  built  as 
soon  as  possible.  As  a  result  there  will  probably  be  an  abnormal  demand  for 
a  few  years.  At  the  same  time  the  State  may  face  a  stabilization  or  decrease 
of  revenue, 

Adjiiittedly  the  State  income  and  outgo  will  be  affected  to  a  considerable 
degree  by  the  ebb  and  flow  of  changing  business  conditions.  The  periodical 
review,  however,  should  permit  all  necessary  readjustments. 

Table  3  shows  the  trends  in  assessment  on  real  estate  and  corporation 
securities  together  with  the  rate  of  taxation  and  the  corresponding  levies 
for  a  period  of  sixteen  years.  It  is  from  this  source  that  debt  charges  are 
met.  The  General  Assembly  of  1939  abolished  the  tax  on  securities  giving  up 
an  income  which  in  1939  amounted  to  nearly  a  million  dollars.  The  value  of 
the  real  estate  assessments  continued  to  rise  from  the  low  of  1935  and  now 
approaches  the  former  all-time  high  of  1931,  Every  indication  points  to  a 
continued  rise  in  real  estate  assessments  for  the  next  few  years.  There 
has  been  no  increase  in  the  tax  rate  since  1939  in  spite  of  the  abolishing 
of  the  tax  on  securities.  The  loss  of  this  revenue  has  been  largely  offset 
by  the  returns  on  the  increase  property  values. 

Table  4  shows  the  funded  debt  for  Jferyland  from  1926  to  1941.  In  this 
period  the  net  debt  rose  from  21,0  million  in  1926  to  48,2  million  in  1938 
in  what  looked  to  be  an  alarming  trend,  since  then,  however,  the  trend  has 
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been  reversed.  The  value  of  40.2  millicn  sho-wn  for  1%1  has  been  further 
decreased  since  the  net  debt  for  1942  in  the  Comptroller's  Report  now  being 
printed  is  ^36,359,000.  Based  on  an  estimated  population  of  1,860,000  this 
is  $19.54  per  capita  which  is  a  favorable  reduction  from  the  high  of  $27.20. 

Table  5  gives  the  annual  costs  from  current  receipts  necessary  to  meet 
the  debt  charges.  Both  the  actual  annual  payments  on  the  principal  and  the 
interest  on  the  debt  are  shown  for  the  period  from  1940  to  1935.  The  annual 
costs  are  given,  based  on  the  assumption  that  no  more  debts  will  be  incurred. 
The  bond  issues  for  the  years  from  1940  to  1942  are  also  sho^m.   For  purpose 
of  comparison  this  annual  increase  in  the  debt  by  bond  issues  is  listed  beside 
the  decrease  in  the  debt  represented  by  i^ayments  in  the  principal, 
ANALYSIS  OF  FINANCIAL  CONDITIONS  IN  IVIARYLAND 

In  preparing  this  revision  of  the  Capital  Improvement  Program,  it  became 
apparent  that  much  time  and  effort  could  be  saved  if  there  were  established 
at  some  central  point  a  recording  and  accounting  system  for  assembling  data 
on  additions  to  the  State  plant.  In  no  one  place  is  a  record  kept  of  such 
matters  as  costs  of  capital  improvements,  the  dates  of  completion,  etc.,  or 
indeed  whether  or  not  the  State  got  what  it  authorized  and  paid  for. 

It  is  not  intended  to  intimate  that  this  information  is  unavailable 
among  the  records  of  the  departments  or  agencies  directly  concerned.  It  is 
clear  however  that  the  over-all  acciiinulation  of  such  information  is  difficult 
lander  the  present  practices  and  would  be  a  slovi  and  expensive  process.   On  the 
other  hand,  were  a  simple  system  instituted  whereby  each  department  or  agency 
with  any  capital  construction  under  T,vay,  would  report  periodically  to  some 
central  agency  on  each  project,  giving  progress  disbursements,  completion 
and  total  cost,  the  over-all  accounting  control  of  capital  outlay  and  capi- 
tal additions  would  be  immensely  improved.   Under  the  present  method  it  is 
doubtful  if  an  accurate  picture  of  State  plant  could  be  obtained  without 
a  state-wide  survey  or  inventory. 
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An  extremely  valuable  function  of  accounting  should  be  financial  reporting. 
Frequently  mth  little  or  no  alteration  of  existing  accountiiXi  prfectice  its  is 
possible  to  accumulate  and  present  data  in  such  a  imy  as  to  facilitate  its 
use  in  either  judging  trends  or  determining  future  policies. 

Estiinating  accurately  future  income  and  outgo  is  difficiilt  under  the 
best  of  circumstances.  Today,  with  our  peacetime  operations  shifting  rapidly 
to  a  total  war  economy'-  it  is  all  but  impossible  to  predict  the  fiscal  impact 
on  the  coming  years.  Some  important  changes  are  already  apparent.  Gasoline 
tax  collections  arc  sharply  lower  and  such  revenues  are  a  substantial  portion 
of  State  income.  In  the  wa,r  years  ahead  it  is  likely  that  additional  sources 
will  be  similarly  affected. 

On  the  other  hand,  since  the  1941  report  iv3.s  issued,  a  much  larger  total 
of  State  debt  has  been  retired  than  has  been  issued,  with  the  resulting  salutary 
effect  on  carrying  charges.  The  present  virtual  inability  to  construct 
additional  State  plant  will  accentuate  this  trend.  Various  compensatory 
savings  seem  likely.  The  relief  load  should  lessen  as  should  also  a  variety 
of  minor  costcs  when  the  full  force  of  military  demands  is  felt  throughout 
the  staff.  As  time  passes  other  v;ar  generated  conditions  will  continue  to 
add  their  quota  to  the  distortion  of  peacotitne  financial  operations. 

Much  apparent  excess  State  income  is  the  product  of  deferred  maintenance. 
The  present  outlook  indicates  a  gathering  momentum  in  this  direction.  The 
aggregate  of  this  deficiency  is  a  deferred  liability  against  the  future  and 
must  be  met  if  the  State  plant  is  to  continue  adequately  to  serve  its  purpose. 

At  this  time  it  would  be  well  to  pausD  and  take  stock.  On  the  one 
hand,  the  State  is  in  the  fortunate  position  of  having  a  substantial  surplus 
and  a  lowered  debt;  and  on  the  other,  the  future  is  highly  uncertain. 
Millions  of  men  and  vramen  have  been  taken  from  peacetime  occupations  and 
normal  residence  and  are  now  in  the  armed  forces  or  are  making  the  munitions 
of  war.  Great  plants  have  been  diverted  from  the  manufacture  of  automobiles 
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and  typewriters  and  freight  cars  and  have  been  completely  retooled  to  make 
planes  and  tanks.  Enormous  expansions  have  taken  place  in  capacity  and  vast 
new  war  structures  dot  the  countryside, 

IVhop  the  war  ends  the  reverse  process  will  begin.  Peacetime  jobs  must 
be  found  for  demobilized  soldiers  and  war-workers,  liiany  plants  -  new  and  old 
alike  -  must  be  reconverted  to  peacetime  production.  The  technological  gains 
made  under  the  spur  of  war  vdll  create  Virhole  nev/  industries  but  a'jjain  there 
will  be  the  time  lag  while  the  factories  are  made  ready.  And  in  the  moan- 
time  both  private  industry  and  government  must  be  prepared  to  take  up  the 
slack.  This  transition  period  can  be  very  trying  and  the  St'ato  will  need  all 
the  wisdom  and  all  the  resources  at  her  command.  This  need  filters  down  to 
the  smallest  community  mthin  her  borders.  It  would  be  wise  in  these  times 
of  relative  prosperity  to  prepare  now  for  the  testing  days  that  lie  ahead. 
Assuming  the  best  of  demobilization  procedures,  reconversion  consumes  time. 
The  demands  on  State  and  city  and  county  funds  to  bridge  this  period  ma.y  be 
great.  One  thing  is  kno;vn.  In  the  case  of  the  State  the  surplus  exists  now. 
Later  the  opportunity  may  have  disa.ppeared.  Moreover  after  the  vrar,  tax 
collections  may  be  difficult  and  the  vdsdom  of  rate  increases  doubtful. 
Post-war  reserves  initiated  and  maintained  by  the  State  and  permitted  to  the 
political  subdivisions  would  help  cushion  the  coming  shock. 

Studies  made  of  past  public  works  programs  -  regardless  of  size  or 
origin  -  demonstrate  clearly  a  considerable  time  interval  between  the  point  at 
which  funds  become  available  and  the  date  of  the  beginning  of  actual  construc- 
tion. Much  of  this  lag  can  be  ascribed  to  the  need  to  prepare  detailed  plans 
and  specifications,  to  resolve  legal  difficulties  and  to  acquire  land.  In 
order  to  avoid  this  delay  when  labor  and  materials  are  again  plentiful  it 
would  seem  wise  to  accomplish  this  pre-construction  phase  now.  The  technical 
personnel  necessary  to  prepare  the  way  for  actual  work  opportunities  are  be- 
coming increasingly  available.  As  the  peak  of  the  war  construction  passes, 
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such  trained  men  will  be  obtainable  in  even  greater  numbers.  Those  State 
projects  to  which  have  been  assigned  high  priority  ratings  should  be  brought 
forward  to  the  stage  where  contracts  may  be  let  whenever  it  becomes  desirable. 
In  this  way  it  is  possible  not  only  to  avoid  time  consuming  delays  but  to 
profit  by  the  advantages  of  unhurried  planning.  To  some  extent  the  fact  of 
an  emergency  is  an  admission  of  lack  of  preparation. 

There  is  a  trend  tov^ard  utilization  of  this  period  before  peace  comes 
to  get  ready  for  post-v/ar  problems.  Some  of  our  larger  states  and  cities 
have  already  appropriated  the  necessary  funds,  and  are  busily  engaged  now 
in  putting  their  rer.;p«ctive  houses  in  order.  Regardless  of  what  conditions 
folloviT  the  war,  the  cost  of  readiness  is  a  small  price  to  jjay  in  comparison 
with  the  values  at  stake  and  the  dividends  of  preparedness  may  be  immense. 
RECOiaiENDATIONS 

The  following  specific  recommendations  may  be  summarized  from  the  pre- 
ceding analysis, 

1.  A  recording  and  accounting  system  at  some  central  point  for  assembling 
data  on  additions  to  the  State  plant  should  be  established, 

2.  Some  of  the  existing  surplus  in  the  State  should  be  set  aside  as 

a  Post-war  Reserve  Fund  to  meet  the  anticipated  accelerated  spending 
for  construction  which  will  follow  the  war,  l/ 

3.  Some  of  the  existing  surplus  should  be  used  in  the  preparation  of 
detailed  plans  and  specifications  and  the  securing  of  land  in  pre- 
paration for  the  period  of  greater  construction. 


1/  This  need  was  recognized  by  the  Governor  in  his  budget  message  to  the 
General  Assembly  on  January  18,  1943 # 
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SIX-YE/^R  CAPITAL  IliIPROVEIvIEIvTT  PROGRAM 
Revised  -  1943 
Review  of  1941  Pro.f3:ram 

In  table  6,  the  complete  program  as  subinitted  in  1941  is  summ?-rizod, 
together  with  the  recommendations  of  the  Depa.rtmcnt  of  Budget  and  Procurement 
and  the  ilarjland  State  Planning  Commission^  the  items  authorized  by  Senate 
Bill  #67,  the  time  and  amount  of  issuance  of  bonds  and  their  distribution 
among  the  State  Anencies.  The  final  action  on  ^ach  approved  project  is  also 
included. 

Then  this  tabulation  for  1941  is  studied  certain  things  are  apparent. 
The  program  recommended  for  1941  by  the  Maz-yland  State  Planning  Commission  and 
the  Director  of  the  Department  of  Budget  and  Procurement^  when  compared  to  the 
total  submitted  is  rather  modest.   This  was  in  keeping  with  the  recoromendation 
by  the  Planning  Commission  that  the  State  keep  capital  construction  at  a 
minimum  to  avoid  rising  prices  and  competition  \rx  g  h   war  industries 
for  labor  and  materials.  Subsequently,  the  lack  of  required  priorities 
forced  a  further  decrease  in  the  actual  progr3.m  undertaken.  The- amount 
of  bonds  authorized  in  the  Senate  Bill  ,i'67  has  not  been  entirely  issued  and 
a  number  of  projects  approved  and  authorized  in  the  General  Assembly  have 
been  postponed  until  more  favorable  conditions  make  their  completion  possible. 

In  a  fev;  cases  there  have  been  substitutions,  with  the  approval  of  the 
Board  of  Public  Works,  of  projects  in  lieu  of  those  authorized  by  the 
General  Assembly^ 
The  Program  Submitted  for  1943 

This  report  is  a  Revised  Six-Year  Capital  Improvement  Program  which  is 
an  outgrovfth  and  development  of  the  original  study. 

The  Director  of  each  State  agency  v/as  furnished  a  duplicate  set  of  his 
1941  individual  project  sheets,  which  he  had  submitted  to  the  Planning 
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Conunission  and  the  Department  of  Budget  and  Procurement  for  the  1941  report. 
The  Director  was  requested  to  niark  on  these  individual  1941  project,  sheets 
the  1943  status  of  each  project.  Blank  forms,  a  copy  of  which  is  shown  on 
page  16,  were  enclosed  to  provide  for  new  projects  not  previously  sub- 
mitted. A  complete  revision  of  project  priorities  Viras  requested,.  In  many 
cases  ,the  wisdom  of  this  biennial  review  was  demonstrated.  For  example,  the 
housing  accommodations  for  eraployees  at  several  institutions  recommended  as 
'Desirable'  two  years  ago  have  since  become  quite  'Urgent'  to  these  in- 
stitutions seeking  to  retain  their  staffs.  The  relative  importance  or  need 
of  many  projects  has  changed  in  the  two  years. 

Each  agency  was  requested  to  list  projects  v/hich  it  deem.ed  as  urgently 
needed,  without  vfhich  the  safety,  health  and  vjelfare  of  the  inmates,  em- 
ployees, or  people  of  the  State  would  be  seriously  Lmpaired.  It  is  interest- 
ing to  note  that  without  requiring  irrimediate  capital  construction  all  in- 
stitutions or  agencies  are  ati  e  to  operate  adequately  and  essestial  State 
functions  vfill  not  be  jeopardized. 

All  department  heads  were  aware  of  the  difficulty  of  securing  equipment 
and  materials  for  construction.  Several  institutions  with  approval  to 
proceed  with  projects  and  with  necessary  funds  available  found  that  the  lack 
of  priorities  or  the  inability  of  manufacturers  to  make  delivery  prevented 
even  beginning  the  project.  In  view  of  such  conditions  the  request  to  re- 
submit a  revised  program  might  have  seemed  rather  pointless.  It  is  a 
tribute  to  the  far-sightedness  of  the  directors  that,  in  spite  of  the 
probability  that  little  if  any  construction  would  be  possible,  they  reviewed 
and  revj.sed  the  programs  for  their  institutions. 

As  in  the  report  of  1941  each  Department  subiTdtted  individual  project 
sheets.  These  are  so  numerous  that  their  inclusion  in  this  document  is  pro- 
hibitive. The  infox'mation  contained  on  these  forms  permits  a  better  under- 
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STATE  PLANNING 
COMMISSION 


SIX- YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
INDIVIDUAL  PROJECT  REPORT 

1.  Departmeict Date 

2.  Reporting  Unit 

3.  Project  Name  and  Description  (Size  and  character  of  structure  and  equipment  or  nature  ot  improvement). 


(Expand  on  separate  sheet  if  necessary) 


4.  Locatiofn 

5.  Need  for  Project.. 


<(/ 


<^ 


♦ 


6.  Estimated  Cost 

Land  $ 

Construction  $ 

Equipment $ 

Other  

Total    . 


<l 


Ny 


O 


(Expan^tiybc 


separate  sheet  if  necessary) 


Basis  of  Estimate 


4- 


Estimate  Prepared  By.. 


tr 


Title 


If^l  in    Annual   Oper- 


7.  Estimate 

ating  Budgft  Due  to  Project 

Maintenance  $ 

Operation  $ 

Staff  «  

Total    $ 

8.  Resulting     Percentage     Increase     in 

Facilities    (Based    on   space   added 
or  service  rendered) 


Status   of   Existing   Facilities   for 
Project 

I  ^  Insufficient 

S  =  Satisfactory 

R  ^  Reserve  Available 

Water  Supply Q 

Sewerage    Disposal [^ 

Heat r] 

Power    Q 

Equipment  Q 

Roads    p] 

Services    r~] 


10.  Status  of  Plans 

(Indicate  by  checking) 

Preliminary  Estimate [^ 

Survey  Begun Q 

Survey    Completed Q 

Prelim.  Plans  in  Preparation Q 

Prelim.  Plans  Completed Q 

Detail  Plans  in  Preparation Q 

Detail  Plans  Completed Q 

Specifications   Completed r~) 

Land  Acquired rn 


11.  What  Agencies,  Federal,  State  or  Local,  Are  Associated  or  Concerned  With  This  Project?. 


12.  Which  of  These  Agencies  Have  Reviewed  (R)  or  Approved  (A)  This  Project? 


13.  Reporting   Unit  Priority:      By  Number  [J  By  Group:    Urgent Q     Desirable □Deferrable Q 


Submitted  By 

Title 
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standing  of  the  project  and  where  it  might  best  fit  into  a  State  program. 
In  their  stead  a  departmental  summary  sheet  has  been  included  in  this  report 
for  each  department.  From,  the  individual  project  sheets  a  State  program  has 
been  compiled. 

The  projects  listed  in  Table  6,  in  the  19A3  column,  constitute  the 
revised  programs  as  submitted  by  the  State  agencies.  From  these  projects 
and  supporting  data  the  State  Planning  Commission  and  Director  of  Budget  and 
Procurement  have  once  more  prepared  a  recommended  program  for  the  State, 
This  is  shoivn  in  Table  10, 

The  program,  as  in  the  previous  report,  is  divided  into  three  groups 
again  listed  as  'Urgent',  'Desirable',  and  'Deferrable'.  This  time,  however, 
the  recommendations  are  not  for  specific  years.  Recognizing  that  capital 
construction  can  be  resumed  only  after  the  war  has  ceased  the  projects  listed 
as  'Urgent'  are  reconuacnded  for  the  first  two  years  following  the  w.?,r  vrtien 
construction  is  possible.  The  recommendations  for  the  succeeding  four  years 
"aa-'eless  significant  as  they  v;ill  be  subject  to  revision  before  being  given 
final  consideration. 

No  attempt  has  been  made  to  criticifie  the  projects  submitted.  Those 
which  are  recOiiimended  for  the  first  period  of  construction  are  of  such  obvious 
need  that  the  State  Planning  Cominission  and  the  Director  of  Budget  and  Pro- 
cui^ement  had  no  difficulty  in  their  selections,  Flovrever,  when  the  complete 
program  is  studied  one  fact  becomes  apparent.  Before  the  entire  program  can 
be  evaluated  it  is  necessary  that  the  present  and  projected  functions, 
objectives,  and  scope  of  operation  of  each  Department  be  clearly  established. 
This  will  require  an  exhaustive  study  of  each  State  agency  by  vrell  qualified 
authorities.  This  is  no  simple  task.  There  is  a  merging  of  interests  and 
functions  between  niany  of  the  Departments.  No  single  departmental  study  can 
disregard  the  effect  of  its  recommendation  on  other  depr.rtments,  X   coordina- 
tion of  function  and  program  of  all  State  agencies  is  essential  to  a  single 
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ovepall  State  Program,     The  Planning  Commission  feels  that  the  time  has 
arrived  ¥/hen  the  entire  State  operation  should  be  studied  by  departments  in 
order  to  establish  the  standards  and  objectives  by  which  the  functioning  of 
the  institution  m;iy  be  measured. 

The  Commission  roconimcnds  thct  such  studies  be  made.      Either  of  two 
methods  may  be  used.      One  method  would  be  the  appointment  of  committees 
consisting  of  well  qualified  authorities  in  the  field  being  studied,   the 
Director  operating  the  Department,   and  the  Directors  of  the  agencies  most 
closely  associated  with  the  one  to  be  studied.     Such  a  comjiiittee  should  be 
able  to  determine  what  should  be  the  future  program  for  the  department*     The 
second  method  would  be  by  the  selection  of  one,    or  more,   qualified  persons  to 
study  the  problem.     In  either  case  the   studies  would  recognize  the  need  of 
accepting   standards  of  size,   function,  and  objectives;    establishing  what  is 
necessary  to  achieve  these  requirements  and  the  sequence  by  which  the  desired 
results  would  be  attained. 

The  result  of  these   studies  vrould  bo  far-reaching.      Properly  integrated 
they  would  constitute  a  program  that  would  include  all  phases  of  the  opera- 
tion of  the  State  agencies.     Once  approved  by  the  Governor  and  the  General 
Assembly,  with  the  principle  of  periodical  revievir  accepted,   this  program 
would  be  the  guide  for  all  appropriations  either  for  operating  or  capital 
improvement. 

It   is  recognized  that  each  Director  is  aware  of  this  need  and  that   each 
has  done  vjhat  he  could  to  meet  it.     However,  a  more  comprehensive  study  by 
competent  authorities  vrould  assist  materially  in  helping  each  department 
arrive  at  a  comprehensive  and  vtcII  coordimted  prograjn. 

In  1935  the  office  of  State  Engineer  "vvas  created  by  act  of  the  General 
Assembly.     The  law  was  repealed  in  1939.     The  State  Planning  Commission 
feels  that   some  thought  should  be  directed  toward  the  rc-crcation  of  this 
office.     The  duties   should  be  less  restricted  than  in  the  act  of  1935  and 


A 


I 


-  19  - 
approach  more  nearly  the  function  of  the  Chief  Engineer  of  Baltimore  City  vrith 
emphasis  on  the  supervision  of  all  building  inaintenance  and  construction 
financed  from  the  State  Treasury.  It  is  recommended  that  this  office  be 
an  adjunct  to  the  Department  of  Public  Yforks^  A  centralization  of  direction 
and  control  in  this  important  field  would  make  for  greater  efficiency  and 
uniformity  in  construction  work,  V;/hile  not  recommending  a  specific  law 
creating  and  defining  the  duties  of  such  an  office,  the  Commission  does 
recommend  to  the  Governor  and  General  Assembly  that  the  suggestion  be  given 
prompt  consideration. 

In  the  interim  before  the  studies  suggested  above  can  be  iTfide,  the  State 
Planning  Commission  and  the  Director  of  Budget  and  Procurement  recommended 
the  Capital  Construction  Progran;  for  iiaryland  as  it  is  given  in  Table  10. 
RECOaiENDATIONS 

The  follomng  specific  recommendations  may  be  summarized  from  the  pre- 
ceding analysis. 

1,  The  entire  State  oporation  and  organization  should  be  studied  in 
order  to  establish  the  standards  and  objectives  by  which  the 
departments  should  be  governed. 

2,  Consideration  should  be  given  to  the  creation  of  a  Chief  Engineer's 
office,  which  would  be  responsible  for  the  building  constr^uction 
in  the  State. 

3,  The  program  as  given  in  Table  10,  page  109,  should  be  adopted  as 
the  official  Capital  Improvement  Program  as  of  1943. 
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DEPARTlffiNT  OF  MENTAL  m'GIEi\TE 

The  Department  of  Mental  Hygiene  consists  of  four  institutions: 
Spring  Grove  State  Hospital,  Springfield  State  Hospital,  Groi^vnsville 
State  Hospital,  and  Eastern  Shore  State  Hospital,  listed  in  the  order 
of  their  founding. 

The  Director  of  this  Department,   Dr.    George  H.  Preston,   has  sub- 
mitted to  the  Maryland  State  Planning  Commission  a  stuiy  of  the  needs 
and  program  of  his  department.     This  excellent  report  reviews  the  re- 
port submitted  two  years  ago,   traces  the  progress  and  changes  in  the 
intervening  time,  and  projects  the  program  once  more  into  the   future. 

The  programs  ^■vhich  follow  are  the  programs  as  subraitted  by  each 
of  the  institutions  in  the  Department. 

A  brief  statement   concerning  each   institution  is  given  before 
the  listing  of  the  projects  on  the  sunumry  sheet. 
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SPRING  GROVE  STATS  HOSPITAL 

This  institution  was  founded  in  1797  and  is  the  third  oldest 
hospital  for  the  insane  in  thtj  United  States.  For  m3.ny  years  it  was 
located  on  the  site  now  occupied  by  the  Johns  Hopkins  Hospital*  It 
was  moved  to  the  present  location  near  Catonsville  in  1872. 

It  is  operated  by  a  Board  of  Managers  consisting  of  nine  members 
who  are  appointed  by  the  Governor  with  the  consent  of  the  State  Senate, 
Three  are  appointed  biennially  to  serve  for  a  term  of  six  years. 

The  capacity  of  the  Institution  viras  listed  in  19A1  as  2,200, 
Only  vfhite  patients  are  admitted. 

Patients  are  received  upon  order  of  the  Department  of  Public  V^elfare 
and  County  Commissioners,  accompanied  by  certificates  of  two  physicians 
who  heve  practiced  for  five  years  or  more.  Police  Magistrates  may  also 
commit  patients  for  a  limited  time  for  observation. 

The  194.1  valuation  of  thu^  Institution's  plant,  equipment,  and  land 
was  ,C3,753,710, 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


SIX- YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 

DEPARTMENTAL  SUMMARY 


Department :   ...PSPAOTI^'OT.  Of  ...MEOT  Date  ATagUS.t....l.7.,....1.9.4a 


Departmental 
Priori  t? 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


SPRING  GROTE  STATS  HOSPITAL 

Cottage  Gi^oup,  400  beds  female  patients 
' Duplicate  pimp  for  water  storage  tank 
Addition  to  dairy  housing  group 
Building  and  r epair  of  roads 
Indu-s trial  building 
Electricity  generating  plant 
Female  a&nitting  building,  120  beds 
Additional  equipment  power  plant 
Installation  of  elevator 
Purchase  of  farm  land 
Addition  to  criminal  division 
Water  supply  to  criminal  building 
Addition  to  employees  village 


$  457,200       I  ^97,200 
1,920 


$1,577,520       :|4191,150 


19 , 200 

14,400 
120,000 

92,000 
222,000 

28,000 
7,200 

28,000 

620,400 

7,200 

60,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating: 

Budgret 


status 

Constr. 

Est. 

of 

Time 

Life 

Plans 

In 

In 

&  Site 

Mos. 

Trs. 

310 
429,160 
■t  2,000 

^  2,400 
460,000 

4  1,200 


Submitted  by 
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SPRINGFIELD  STATE  HOSPITAL 

This  institution,  located  at  Sykesville,  Maryland,  v;as  founded 
in  1894..  It  is  operated  by  a  Board  of  Managers,  consisting  of  the 
Governor,  Comptroller,  and  Treasurer  as  ex  officio  members,  and  six 
others  appointed  by  the  Governor  with  the  consent  of  the  Senate^  tvro 
biennially  for  a  term  of  six  years  from  the  first  of  May, 

The  capacity  of  the  hospital  in  1939  was  2,825  patients.  Only 
v,rhite  patients  are  treated  at  this  hospital.  The  institutional 
grounds  consist  of  1,255  acres. 

Patients  are  received  upon  order  of  the  Department  of  Public 
Yifelfare,  and  the  various  County  Commissioners,  who  pay  the  hospital 
^•125  P^^r  capita  per  annum.  The  certificates  of  two  physicians  are 
required  in  all  cases.  ,  , 

The  1941  valuation  of  this  institution's  plant,  equipment,  and 
land  was  ^3, 679,159. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:  JDEPMm^  Date  A.ugust .  17.,...194S. 


Departmental 
Priority 


1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


18 
19 


By 

GrouD 


A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 

A 


16     A 
17 


B 
C 


NAME  OF  PROJECT 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


SPRINGFIELD  STATE  HOSPITAL 

ninprovements  to  water  supply 

Repairs  to  buildings  (2  years) 

Bam  for  young  stock 

Trsatment  cottage,  disturbed  women,  100  beds 

Staff  cottages 

Treatment  cottage,  disturbed  men,  100  beds 

Attendants'  home,  50  employees 

Cow  barn  for  50  cows 

Eitcben  and  equipment 

Extension  cf  utilities 

Building  for  tuberculous  Insane 

Domestic  hot  water  mains 

Purchase  of  400  KW  engine  generator 

Air  compressor 

Parole  cottage  for  men,  100  patients 

Parole  cottage  for  women,  100  patients 

Addition  to  storeroom 

Repair  to  buildings 

Repairs  to  buildings 


Submitted  by; 


>1, 401, 800     1+99, 80C 


66,000 

36,000 

18,000 

150,000 

30,000 

150,000 

115,000 

35,000 

122,000 

50,000 

225,000 

16,000 

22,000 

4,800 

135,000 

135,000 

20,000 

36,000 

36,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budeet 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


4       600 

■124,000 
4  600 
424,000 

■*  2,600 


448,000 


Est. 
Life 
In 
Yrs. 


Superintendent 

(Title) 
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CROWNSVILLE  STATE  HOSPITAL 

This  institution,  the  only  one  of  its  kind  for  negroes  in 
Maryland,  vj-as  founded  in  I9II.  It  is  located  near  Annapolis.  The 
hospital  is  managed  by  a  Board  of  Managers  consisting  of  nine  m«m- 
bers,  the  Governor,  Coraptrollei;  and  Treasurer,  all  ex  officio  and 
six  others,  appointed  by  the  Governor  with  the  consent  of  the  Senate, 
two  each  bienniura  for  six  years. 

The  capacity  of  the  hospital  is  about  1,3/!|,0  patients. 

Admission  is  through  the  Department  of  Public  Welfare  or  through 
the  County  Commissioners  of  the  county  in  which  the  patient  is  a  res- 
ident. Certificates  of  two  physicians,  each  of  which  has  practiced 
for  five  years  is  required  in  all  cases. 

The  19^1  valuation  of  the  institution's  plant,  equipment,  an* 
land  vras  $2,375,459. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :  EEPARIMEOT  OF  jmi?AL....H^  Date  August  .17,..  19.43  , 


Departmental 
Priority 


10 

11 

12 
13 
14 

15 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


i  1  Ia 

3  jA 

4  '  A 

6  A 

7  JA 

8  !  A 

9  !a 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


GROViWSVILLS  STATE  HOSPITAL 

Three  dormitory  buildings,  100  beds  each 

Two  buildings  for  delinquents,  50  beds  each 

Two  buildings  for  epileptics,  50  beds  each 

Two  370  H.  P.  boilers  and  stokers 

Nxirses'  home,  55  rooms 

Attendants'  home,  70  rooms 

Cow  barn  and  silo,  30  cows 

Paint  house 

Roads,   3000  feet  macadam  18'  wide 

Garages  and  parking  space,   15  cars 

Recreation  building  [ 

Building  for  psychotic  children,   50  patient^ 

Tobacco  barn  and  potato  cellar 

Frame  cottages  for  married  physiciana 

(three) 
Frame  cottages  for  nvirses,    (two  -  50  nurses 

each) 


Total 


330,000 

211,000 

151,000 

35,000 

88,550 

84,700 

16,000 

5,000 

9,000 

8,250 

50,000 

1U,250 

5,000 

22,500 

150,000 


11,277,250 


Submitted  by: 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mas. 


Est. 
Life 
In 
Yrs. 


$478,000 
426,015 
426,015 


413,795 


f 117, 810 


erode,  VL,   D. 


..S.up.e.rin,t.en.den.t,. 

(Title) 
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EASTSIM  SHORE  STATS  HOSPITAL 

This  institution  is  the  youngest  of  the  four  comprising  the 
Department   of  Mental  Hygiene,  being  established  in  1918.      It  is 
located  on  the  Choptank  River  near  Caiabridge,   ilaryland.     The  hos- 
pital is  managed  by  a  Board  of  Managers  consisting  of  twelve  members. 
The  Governor^,    Comptroller,  and  Treasurer  are  members   ex  officio.      The 
remaining  nine,    one  from  each  of  the  Eastern  Shore  Counties,   are  ap- 
pointed by  the  Governor,  three  each  bienniujiL  for  terras  of  six  years. 

Attendance  is  limited  to  the  wliite  race,   and  the  capacity  of  the 
institution  in  1939  was  about  850  patients. 

The  1941  valuation  of  this  institution's  plant,    equipment,  and 
land  was  ijp945^226. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :   .  ..PEPARTJ^OTT.  OF  ..^IfiOT'^^  Date  Ji3Jigust....l.7.,....1942 


Departnental 
Priority 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
B 
B 
C 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


EASTERN  SHORE  STATE  HOSPITAL 

Additional  land 

Increased  dairy  facilities  and  pasteurizer 
Assembly  Ha.ll  -  gymnasium 
Building  -  alcoholics,  (80  patients) 
New  cannery  and  equipment 
Lockers  for  bath  houses 
Laiindry  improvements 
Replace  and  increase  electrical  plant 
Converting  farm  shed  to  horse  bant 
New  farm  machine  shed 
House  for  two  bul]-S 

Rearrangement  of  employees  quarters  for 
50  employee a 


26,500 

17,000 

128,500 

100,000 

5,000 

300 

20,000 

25,000 

400 

800 

1,950 

40,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budget 


I     375,250 


I   ■♦13,796 


^  1,900 
^  50 
•f  1,048 
•I  8,008 
4  1,280 
40 
50 


status 

of 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


•I 


4  60 

•4  30 

■*  10 

4  1,320 


Est. 
Life 
In 
Vrs. 


Submitted  by; 


Superintendent 

(Title) 


43 


STATE  PSYCHOPATHIC  HOSPITAL  (New  ) 

There  is  no  Stabe  Psychopa.thic  Hospital  in  Maryland.  IVhile  the 
existing  institutions  have  competent  medical  staffs,  it  is  impractic- 
able to  ^ive  each  individual  the  clinical  treatmei'it  desirable.  The 
Director  of  the  Department  of  jvfcntal  hygiene  has  provided  for  the 
erection  of  a  State  Psycliopathic  Hospital  to  accoinniodate  125  patients, 
This  is  planned  for  some  time  in  the  future  at  an  estimated  cost  of 
$500,000. 


-  hh  - 


ROSMOOD  STATE  TRAINING  SCHOOL 

This  institution  vras  founded  in  1888  by  an  Act  of  the  General 
Assembly.  The  control  rests  in  a  Board  consisting  of  seventeen 
members.  The  Governor  makes  appointments  only  to  fill  vacancies. 
Rosewood  formerly  was  included  in  the  Department  of  Mental  Hygiene, 
In  recent  years  the  institution  has  been  removed  from  the  department 
and  now  operates  independently. 

The  institution  receives,  trains^,  and  cares  for  the  feebleminded 
of  the  State.  At  the  present  time  the  enrollment  is  something  over 
a  thousand.  Since  the  school  is  supposed  to  care  for  children  only, 
something  of  a  problem  is  involved  when  these  children  arrive  at  a 
mature  age.  These  people  frequently  cannot  be  placed  elsewhere  and 
as  a  result,  the  institution  has  some  inma.tes,  v,'ho  althou^  no  longer 
children,  must  be  cartd  for  to  the  exclusion  of  younger  patients.  In 
recent  years  the  Board  has  been  planning  for  new  construction  providing 
for  an  estima-ted  population  of  two  thousand. 

The  19/|1  valuation  of  the  institution's  plant,  equipment,  and  land 
vras  $2,375,6/^7. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department ' 


RaSMOOD  STATE  TMINIMJ  SCHOOL Date  August  .17,  .1942 . 


Deparlmenlal 
Priority 


By 

Group 


A 
A 
A 
A 
B 

B 

B 
B 
B 
B 
B 


NAME  OF  PROJECT 


Farm.  Colony 

Superintendent's   residence 
Modernizing  4   eristing  dormitories 
Outside  Utilities 
Dormitory  buildings 

School  building  and  auditorium. 

Dormitory  buildings,  (two) 

Equipment,  water  filtration  plant 

Equipment,  power  plant 

Hoadways 

Lighting  system  for  roadwey 


Total 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&,  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Life 
lit 
Yrs. 


600 

000 
000 

i900 


,000 


399 
25, 
360, 
151, 
3S7, 

500,000 

257,500 

2,000 

13,450 

20,000 

5.000 


$1,582,550 


1440,320 


+54,000 


1 494,  320 


Submitted  by; 


(Name) 


.....Superijntendent 

(Title) 
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DEPARTIviMT  OF  CORRECTION 

This  Department,  knovm  also  as  the  Department  of  V/elfare,  is 
controlled  by  a  Board  of  Correction,  consisting  of  the  Director  of 
Correction  appointed  for  four  years,  v>rho  also  serves  as  the  Chairman 
of  the  Board,  and  six  associate  members,  appointed  mthout  regard  to 
political  affiliation.  The  law  provides  that  one  associate  member 
shall  always  be  a  woman.  The  associate  members  appointed  for  six 
years,  arc  so  classed  that  the  terms  of  office  of  two  expire  bienni- 
ally. 

The  Department  consists  of  three  institutions;  the  Maryland 
Penitentiary,  the  Maryland  House  of  Coi'rection,  and  the  State  Penal 
Farm.  A  construction  program  completed  several  years  ago  will  meet 
all  housing  dema.nds  for  some  time  to  come. 

The  valuation  of  the  institutions'  plant^  equipment,  and  land 
as  of  19A1  was  as  follows: 

Mari'-land  Penitentiary  |;2,77A,013 

Maryland  House  of  Correction  2,567,233 

State  Penal  Farm  2,289,333 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 

DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department : 


mPmiMMS^.Ql..QQSlMG't:lQ'B. Date  AMgmsrt.i:?,. 1.9.42 


Departmental 
Priority 


Br 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


2  A 

3  A 

4  A 

5  A 


Maryland  Ho\i3e  of  Correction 
Additions  and  inrprovoments,  farm  facilities 
Improvement  main  institutional  group 
Houses  to  rent  to  eiqployees 
Warelxouae,  100'  x  170*  brick 
Control  of  Dorsey  Rim  and  land  reclamation 
Purchase  of  additional  land,  660  acres 
Converstion  of  plant  DC  to  AC 

Total 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Submitted  by: 


19,500 
12,500 
30,000 
20,000 
10,000 
23,000 
75,000 


$     190,000 


Annual 

Increase -f 

Decrease — 

in    Operating 

Budget 


Status 
of 


&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 

Life 

In 

Yrs. 


Chairnian  and  Dire 

(Title) 
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MARYLAND 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:      .]2aPMTMms|T.  OT.COimEC?!^^ Date  AUg3il8.t..l.7.,...L9.42>. 


Departmental 
Priority 


By 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

Maryland  State  Penal  Farm 
Furnishings  for  new  institutions 
Machine  and  automobile  shop,  each  40'  x  130 • 
Equipment  for  industries  for  new  institutions 
Houses  to  rent  to  employees 
Piggery,  slaughter  house  -  hennery 
Additional  farm  land 


Total 
Bonds  authorized,  not  issued 

Net  Cost  of  Program 


Total 

Estimated 

Capital 

Coat 


45,000 
20,000 
50,000 
30,000 
20,000 
50,000 


I     215, 000 
25,000 


$     190,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — ■ 

in   Operating 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&  sue 


Constr. 

Time 
In 
Mos. 


Est. 
Life 
In 
Yrs. 


Submitted  by 


(Name) 


.Chaiman..  and. .Director.. 

(Title) 


n 
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DEPARTMRMT  OF  EDUCATION 

The  State  Board  of  Education  consists  of  seven  members  appointed 
by  the  Governor  for  six-year  terras.  The  details  of  administration  are 
under  the  direction  of  the  State  Superintendent  of  Schools , 

The  schools  of  Maryland,  exclusive  of  Baltimore  City,  are  main- 
tained and  operated  by  the  counties.  The  Department  of  Education, 
while  it  supervises  and  cooperates  with  the  schools  of  the  State,  is 
actually  responsible  for  only  four  schools.  These  schools,  all  State 
Teachers  Colleges,  are  located  at  Frostburg,  Towson,  Salisbury,  and 
Bovifie,  The  latter  is  for  colored  students.  In  these  institutions, 
four-year  courses  pi-epare  students  to  teach  in  the  elementary  schools. 
The  valuation  of  these  institutions'  plants,  equipment,  and  land 
in  19-^1  was  as  follo¥\fs: 

Towson  State  Teachers  College  CljA95,l38 

Salisbury  State  Teachers  College  80^,97-:^ 

Bo;¥ie  State  Teachers  College  528,575 

Frostburg  State  Teachers  College  476,694 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:  .I^IME . DEPARBSBJW?, ...QJ',  JDH^  Date  S©p1;eBit)or...l6,...  1942 


Departmental 

Total 

Annual 

status 

Constr. 

Est. 

Priority 

Estimated 

Increase  + 

of 

Time 

Life 

By 

By 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

in   Operating 

Plans 

In 

In 

No! 

1 

Group 

Cost 

Budget 

&  Site 

Mos. 

Yrs. 

Tovson,  Marylamd 

1 

A 

Alterations  and  additions  to  state  Teacher's 
College 

Bowie,  Maryland 

%         5,500 
ll,000i/ 

$      .. 

z 

A 

Repairs  to  gymnasium  building 

— 

Frostburg,  Maryland 

275,000^/ 

3 

A 

Alterations  and  additions 

~ 

Salisbiiry,  Maryland 

4 

B 

ALterations  and  additions 
Towson,  Miaryland 

25,000 

♦  1,000 

5 

C 

Alterations  and  additions  elementary  sohool 

36,000 

f       400 

6 

C 

Library  building 

Total 

200,000 

%     552,500 

$f  1,400 

Honey  already  available 

Net  cost  of  program 

100,000 

1     452,500 

1/    Amount  required  in  additlou  to  the 

$15,000  appropriated  In  1941. 

2/    $100,000  available  pirior  to  19^* 

Submitted  by: 


ne) 


.S.Mt.e. Superintendent...  of  ..Sch^ 

(Title) 
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CHELTENHAM  SCHOOL  FOR  BOYS 

This  institution  located  at  Cheltenham,  Prince  George's  County, 
'/ra.s  founded  in  1870  as  a  private  institution.  Known  then  as  the 
House  of  Reformation  it  was  organized  to  provide  for  colored 
delinquent  male  iriinors.  In  1937  it  was  taken  over  by  the  State, 

The  control  of  the  institution  now  rests  in  a  Board  of  Managers 
of  fifteen  appointed  members,  five  of  which  are  appointed  each  year 
for  a  term  of  three  ye3.rs.     The  Governor  is  a  member  ex-officie. 
Colored  male  minors  are  committed  to  the  institution  by  any  Court, 
Juvenile  Court,  or  Justice  of  the  Peace.  The  City  of  Baltimore 
or  the  counties  from  which  said  minors  are  committed  are  required 
to  pay  to  the  State  Treasury  the  sum  of  $200  per  year,  for  their 
care  and  training.  The  remaining  amount  required  is  paid  from  the 
State  funds. 

The  conditions  under  which  the  school  was  taken  over  by  the 
State  were  such  that  much  work  must  be  done  to  bring  the  institution 
up  to  standards  generally  accepted. 

The  1941  valuation  of  this  institution's  plant,  equipment,  and 
land  ivas  $413,424. 


V  J 


Form  B 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:   CEBLTMHMT  SCE0.0L..J'QR..BC5yS. Date    October  7, ...1942 


Departmental 
Priority 


By 

No. 


By 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


1     A 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Housing  Group 

Men's   dormitory       (46  rooms) 
Apartments      (12  3-room  units) 
Residences     (4  5-room  units) 
Resilience  for  superintendent 
Cottage     (remodeling  four) 
Supplementary  service 

Educational  Group 
Academic  building 
Vocational  building 
Auto  sbop 

Garment  cleaning  shop 
■Repairing  building  and  equipment 
Auditorium  annex  and  equipment 

Farm  buildings 
Greenhouse 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


$    S56,100 


413,200 


40,000 


I     809,300 


Constr.     Est. 


Time 
In 
Mos. 


Life 
In 
Ifrs. 


Submitted  by; 


(Name) 


Pr.e.si.cie.nt.,....B.oaM...Q.I'....Mana..ge.r.s... 

(Title) 
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mrylai-jd  training  school  for  boys 

This  institution  now  located  at  Loch  Raven,  Iviaryland,  vjas 
founded  in  1830  as  a  private  agency  knovm  as  the  Baltimore  House 
of  Refuge,  For  nearly  ninety  years,  it  was  supported  by  private 
subscriptions  supplemented  by  State  appropriations.  In  1918,  the 
institution  i-vas  taken  over  by  the  State  and  named  the  Liaryland  Training 
School  for  Boysp 

The  Board  of  Lianagers  consists  of  nine  mem.bers  appointed  by 
the  Governor,  without  the  consent  of  the  Senate,  three  every  two 
years  for  a  term  of  six  years;  and  the  Governor,  ex-officio;  State 
Comptrollei^  and  State  Treasurer, 

VJhite  male  minors  are  committed  by  any  Court,  Juvenile  Court,  or 
Justice  of  the  Peace.  School  classes  are  available  through  the 
ninth  grade  and  Practical  Arts  Courses  along  agricultural  and 
industrial  lines.  Related  subject  classes  are  included  in  the 
Practical  Arts  Courses, 

The  1941  valua,tion  of  the  school's  plant,  equipment,  and  land  was 
$1,217,904, 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 

DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :      MASYMND  J^^  BOTS Date  Seirt:«?i^??...l,8,1942 


Departmenial 
Priority 

By 

By 

No. 

Group 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

B 

7 

B 

8 

C 

9 

c 

NAME  OF  PROJEgT 


Reconditioning  refrigerating  plant 

Replacing  coal  ranges  witli  electric  ranges 

Retube  boilers 

Resurfacing  roads 

Trainees'  living  and  school  quarters, 

288,600  cu.   ft. 
Sewage  disposal  plant 
Painting  water  tank 
Hospital 
Gymnasium  -  chapel 


Money  availaole 
Net  cost  of  program 


Trainees  living  quarters 


1/  This  was  approved  in  State  Legislature 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


4,200 

1,477 

900 

1,500 

180,000 

5,000 

850 

144,000 

152,550 


$  499,417 
10,000 


%  489,417 


115,500  l/-i-16,967 


Annual 

Increase  + 

Decrease — - 

in   Operating 

Budget 


427,299 
4  50 

4  3,918 
4  3,745 


|439 , 832 


status 

of 
Plans 
&  Site 


Consfr. 

Time 

In 

Mos. 


Est, 
Life 
In 
Yrs. 


Submitted  by 


Superintendent 

(Title) 
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MARYLAND  TRAINING  SCHOOL  FOR  COLORED  GIRLS 

This  institution  vas  originally  kno?m  as  the  Industrial  Home 
for  Colored  Girlo,  a  private  institution  which  received  some  State 
aid.  It  v;as  org-anized  to  provide  for  delinquent  colored  girls.  In 
1931  the  State  took  over  the  institution,  r.rjiied  it  the  Mc.ryland 
Ti'aining  School  for  Colored  Girls,  and  transferred  the  school  from 
Melvale,  near  Baltimore,  to  Glen  Burnie,  Maryland. 

The  school  is  controlled  by  a  Boai'd  of  Ivianagers,  nine  in  number. 
It  accommodates  from  85  to  90  girls  ranging  in  age  from  8  to  18  years. 
All  are  committed  on  chcrges  of  delinquency.  The  program  of  the  In- 
stitution is  based  on  a  proposed  sch.ool  population  of  180  to  200, 

The  19^.1  valuation  of  this  institution's  plant,  equipment,  and 
land  vras  $279, /^20. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX- YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 

DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:      M^YLAM)  TKAlNlMG  SQHQOL  JOH  Q.QW5W...QJSLS Date  Auaust  17-  1942 

Departmental 
Priority 

NAME  OF  PROJECT 

Total 

Estimated 

Capital 

Cost 

Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operatinsr 

Budget 

status 

of 
Plans 
&  Site 

Constr. 

Time 

In 

Mos. 

Est. 
Life 
In 
Yrs. 

Br 
No. 

1 

1 

Br 

Group 

A 

Gravity  sewer  system 

$     30,000  1/ 

'1      — 

2 

1 

A 

Farm  center  group  of  buildings 

26,700 

laaa**^ 

1 
S 

B 

Cottage  for  maternity  cases 

127,540 

411,500 

4 

1 

B 

Cottage  for  inmates,   50  persons 

108,560 

^11,140 

1 
5 

C 

Cottage  for  inmates,  50  persons 

108.560 

411,140 

6 

C 

Fencing  property 

25,87T 

— 

7 

c 

Central  heating  and  distributing  plant 

100,000 

•■— w 

8 

c 

Railroad  siding  from  Clen  Bumie 

28,000 

— 

1  555,237 

- 

$■♦33,780 

1/     Bonds  originally  planned  for  ^40,000, 

#10,000  were  issued  for  gravity  sewer 

temporary  installation* 

Submitted  by: 


(Na 


President 

(Title) 
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MONTROSE  SCHOOL  FOR  GIRLS 

This  institution  v;as  founded  in  I83I  as  the  ii,Iaryland  House 
of  Refuge  for  boys  and  girls.  In  1866  it  was  incorporated  as  the 
Industrial  School  for  Girls  and  in  1698  placed  entirely  in  charge 
of  women.  The  State  purchased  the  Montrose  estate  at  Reisterstovm 
for  the  school  in  I9I8  and  in  1922  changed  the  name  to  Montrose 
School  for  Girls. 

The  direction  of  the  institution  is  vested  in  a  Board  of 
Managers  consisting  of  fifteen  members,  eight  of  v;hom  shall  be 
women.  The  members  are  appointed  five  each  biennium  for  terms  of 
six  years.  I'iJhito  girls  under  eighteen  without  proper  care  and 
guardianship  are  committed  by  the  Courts,  the  Juvenile  Court  of 
Baltimore,  or  Magistrates  throughout  the  State,  The  school  has  a 
normal  capacity  of  120,  but  more  girls  vrould  probably  be  assigned  if 
accommodations  v;<--re   ava.ilable. 

The  program  provides  for  the  increased  enrollment,  and  segrega- 
tion of  the  youngtr  from  the  older  girls. 

The  194.1  valuation  of  the  institution's  plant,  equipment,  and 
land  v;as  |>655,745. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:  .MONTROSE. SCHQOL..FDR..GTRLS 

Date   August... 17,. ..ia43 

Deparlmenlal 

Total 

Annua] 

status 

Constr. 

Est. 

Priority 

Estimated 

Increase  + 
Decrease  — 

of 

Time 

Life 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

Flans 

In 

In 

By 

Ko. 

By 

Group 

Cost 

Budget 

&  Site 

Mos. 

Yrs. 

school  and  Housing  Group 

1 

A 

Addition  to  School  Building 

$           25,000 

#    —    1 

♦  7,820- 

/ 

2 

A 

Dormitory  for  28  girls 

90,000 

3 

A 

Addition  to  Vocational  Building 
Equipment 

39,000 

4 

A 

General  Equipment 

Miscellaneous  Construction 

5,500 

4     835 

5 

A 

Roads 

15,000 



6 

A 

Vegetable  Cellar 

1,200 



7 

A 

Extension  water  line 

2,000 

4     200^ 

8 

A 

Replace  hog  house 

4,500 

« 

9 

A 

New  grain  barracks 

8,200 



10 

A 

Outdoor  swimming  pool 

5,500 



11 

A 

Gold  storage  plant 

2,000 

f  7,015^ 

/ 

12 

B 

Ne?.  dormitory,   28  girls 

90,000 

IS 

B 

Superintendent's  Residence 

23,500 

+       175^ 

/ 

14 

G 

Addition  to  church 

17,000 

1 

15 

C 

Wood  frame  silo 

3,000 



16 

C 

Dairy  barn 

Total 

14,000 



$     345,400 

$♦16,045 

1/  Budget  increase  duo  to  lA,   2A,  3A. 

2/  Budget  increase  due  to  5A,   to  11A» 

3/  Budget   increase  due  to  12B,   13B» 

! 
1 

'Z/  Budget  increase  due  to  14G,  150,  160 

j 

! 
i 

(continued  on  next  page) 
/I 

Submitted  by: 


(Name! 


.Pres.iden.t.  of  ...Board  ...o|;...D.i 

(Title) 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :     MOEffi.OSESCHQOL.FCI^.. GIRLS Date Augi.st  .17,...194.2. 


Departmental 
Priority 


By 
No. 


By 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


(continued) 

The  1941  Program  included  $6,500  for 
Engineer's  house  and  |3»000  for  addition 
to  chauTf eiir •  8  house*     These  were  repaired 
at  a  cost  of  |350  and  ware  not  resubmitted 
in  194S  program. 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating: 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Life 
In 
»rs. 


Submitted  by 


President   of  BoOTd^^^ 

(Title) 
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MARYUND  STATE  SCHOOL  FOR  THE  DEAF 

This  institution,  the  ma.in  hall  of  which  v/as  constructed  in 
1870,  is  located  at  Frederick,  Maryland.  It  is  governed  by  a  Board 
of  thirty  members,  serving  indefinite  terms.  The  Governor  makes 
appointments  only  to  fill  vacancies. 

All  deaf  children  of  citizens  of  the  State  are  granted  free 
scholarships.  Applicants  from  other  states  are  received  at  five 
h-undred  dollars  a  j'ear.  The  age  of  admission  is  from  five  to  twenty. 

There  is  no  expectation  of  any  material  increase  in  the  present 
number  of  students . 

The  19itl   valuation  of  this  institution's  plant,  equipment,  and 
land  was  $768,000. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :       MSRyLANDSTAIE  SCHOOL  JCR  THE  DEAff Date    August  .17,   1942 


Dcparlmental 
Priority 


Group 


NAME  OF  PROJECT 


1  I  A  j  Linoleum  for  hedlB,  loaiix  building 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


A 

A 
A 
B 
B 
B 


Kitchen  range  and  equipment 

Slate  Roof  and  exterior  painting 

Additional  for  fireproof  stairway  extensions 

Hearing  aid  equipment 

Electric  dumbwaiter 

Library  and  study  hall  building 

Total 


I 


1,100 
900 
6,000 
2,000 
5,000 
1,200 
52,600 


$     66,800 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in    OperatinB 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Ci,    tr. 

Thr.e 

In 

Mos. 


n,5oo 


I  ♦1,500 


Est. 

Life 

In 

Yrs. 


Submitted  hy:JXi¥fT':^^Z>*^ U^fra''^!^^ .auper.int,enaant.. 

Q  (Name)         ^  (TW») 


^ 
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MORGAN  STATE  COLLEGE 

This  institution  was  founded  in  186?  as  the  Central  Bible 
Institute  for  training  negro  candidates  for  the  M^ithodist  ministry. 
After  twenty  years,  in  recognition  of  a  gift  from  Rev,  L.  F.  Morgan, 
the  school  v^as  najned  Morgan  College.  For  some  years  the  State  con- 
tributed toward  the  support  of  the  school.  In  November  1939  it 
became  the  complete  property  and  responsibility  of  the  State. 

The  college  was  taken  over  by  the  State  of  Maryland  on  the 
implied  assumption  that  educational  segregation  will  be  generally 
maintained  in  this  commonwealth  for  an  indefinite  period.  In  recog- 
nition of  the  legal  aspects  of  the  situation  and  in  justice  to  the 
colored  population,  adequate  opportunities  for  the  higher  education 
of  negroes  must  be  provided. 

The  program  of  the  College  anticipates  an  ultimate  student  pop- 
ulation of  1,000.  The  present  is  about  4,00. 

.The  1941  valuation  of  the  institution's  plant,  equipment,  and 
land  v/as  $1,235,970. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SiX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


DepartKLtri :  L^ORGM.  STAgS.. CO.JXSCJE Date  August  .15,  ...IMS. 


Departmental 
Priority 


By 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


-,  A 
SI  A 
3!  A 
4l  B 
5|  B 
6     B 


7 
8 


B 
B 
91   B 


10 

U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 

c 
c 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Con^letion  of  Power  plant 

Books  for  library,   |5,000  each  of  siz  yeara 

Scientific  and  laboratory  equipment 

Reno-wations 

Lighting  equipment 

Grading  and  laitdscaping 

Recreation  areas 

Paving  roads  and  parking  lots 

7/ater  lines 

Concrete  walks 

Protective  fence 

Service  tunnels 

Gymnasium 

Residences  for  staff 

Refectory 

Classroom  building 

Women's  dormitory 

Men's  dormitory 

Auditorium 

Total 


$       45,000 

30,000 

30,000 

35,000 

25,000 

20,000 

4,000 

20,000 

15,000 

5,000 

25,000 

50,000 

268,000 

85,000 

100,000 

250,000 

160,000 

160,000 

177,000 

$1,504,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budffot 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Consir 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Life 
In 
Vrs. 


f  1,800 


♦  5,000 

♦  4,200 
4  3,900 
4  4,000 
4  4,000 
4  3,700 


If 26, 600 


Submitted  by:.. 


(Name) 


.President.. 

(TiUe) 
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ST.  LWi.RY'S  FEt-i^I.E  SELINARY  -  JUNIOR  COLLEGE 

This  institution,  at  St.  Mary's  City,  St.  Mary's  County,  was 
established  in  1^39  3.s  a  bicentenial  memorial  to  mark  the  birth- 
place of  the  State.  It  is  a  state-owned  school  for  boarding  and 
day  students  of  the  four-year  junior  college  tj'pe. 

The  control  is  vested  in  a  Board  of  Trustees  consisting  of 
five  Methodists,  five  Catholics,  and  five  Episcopalians. 

Scholarships  are  awarded  by  the  State  Senator  in  Kent,  Queen 
Anne's,  Dorchester,  Anne  Arundel,  Calvert,  St.  Mary's,  Garrett, 
Allegany,  and  '/Washington  Counties  and  in  each  of  the  legislative 
districts  in  Baltimore  City.  In  the  other  counties,  appointment 
is  raa.de  by  the  County  Board  of  Education. 

The  19A1  valuation  of  this  institution's  plant,  equipment,  and 
land  was  $381,103. 
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MARYLAND 
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SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:        MfJCMlO^ JM).Si:MS^,.m  Date   August  17,,  1^42 


Departmental 
Priority 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


I  1 
2 
3 
4 
5 
6 


A 
A 
A 
B 
B 
B 


St»  Mary's  Famala  Seminary  -  Junior 
College 

Contlnxiation  of  treated  timber  ImlMiead 

Central  h.eating  plant 

Wliarf  for  unloading  coal 

Wing  on  Home  Economics  cottage 

Purchase  of  Wherrit  property 

Reconditioning  buildings 

Total 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


$     3,250 

35,000 

1,800 

1,000 

45,000 

2,000 

I  88,050 


Annual 

Increase  + 

Decrease — ■ 

in   Operatinc 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&.  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Lite 
In 
Yrs. 


30 


7,000 


!♦  7^030 
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ivI/>RYL/-.ND  TUBERCULOSIS  SANATORIA 

The  State  Sanatoria  consists  of  four  institutions:   State 
Sanatoriui.ij  Mt .  Wilson,  Ea.stern  Shore  Branch,  and  Henryton.  The 
last  is  for  negro  patients.  The  control  of  the  Sanatoria  is  vested 
in  a  commission  made  up  of  ten  members.  The  Governor,  Comptroller, 
and  Treasurer  ai'e  members  ex- officio.  The  rema.ining  seven,  nonsala- 
ried  members,  are  appointed  biennially  for  terras  of  sLx  years  duration. 

There  has  been  no  variation  in  the  trend  of  the  disease  in  Mary- 
land V'fhich  would  require  changing  the  statements  reported  in  19A1. 
At  that  time  the  total  capacity  of  the  department  seemed  adequate 
to  accommodate  the  total  number  of  active  cases.  The  ratio,  however, 
between  the  negro  and  white  cases  is  not  the  sajne  as  the  facilities 
provided.  Sixty  more  beds  for  colored  patients  are  required. 

The  Commission  does  not  anticipate  any  expansion  of  the  exist- 
ing facilities  for  white  people.  There  is  a  real  need  for  moderniz- 
ing some  of  the  existing  facilities. 

The  19/+1  valuation  of  the  four  institutions'  plants,  equipment, 
and  land  was  |3>138,335. 
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STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :  ¥^7:1^^  j:^m(mmm.3MkT.0mA 

Date  ..Augus 

t.l4, 

L942 

Departmental 

Total 

Annual 

stains 

Est. 

Priority 

Estimated 

Increase  + 

of 

Time 

Life 

By 

By 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

in    Operatine 

Plans 

In 

In 

No. 

Group 

Cost 

Budget 

&  Site 

Mos. 

Trs. 

i 
1 

State  Sanatorium 

jl 

A 

X-ray  and  fluoroscopic  unit 
Salisbury,  Md« 

$            4,000 

2 

A 

Concrete  shingle  cottage  for  clerk 
State  Sanatorium,  Md» 

3,000 

3 

A 

Fireproof  brick  structure 
Henryton,  Md» 

158,000  V 

4 

B 

Addition  to  hospital  building 
State  Sanatorium,  Md« 

65,000 

421,000 

5 

B 

Steam  turbines  to  operate  generators  in 
electric  plant 

Total 

10,000 

250,000 

$  421,000 

1/    Submitted  in  1941  for  |258,000.     Bonds 

to  the  Hinount  of  $100,000  sold  in  1942, 

Submitted  by:.. 


(Nk 


..fie.nsj:al....Su.p.e.ri»t.s.n,d.eft1?.. 

(TiUe) 


COM!^riSSION.ER  OF  MOTOR  VEHICLES 

The  Comnussloner  has  jurisdiction,  subject  to  review  by  coua^ts, 
over  registering,  titling,  licensing  driving  qualifications,  collection 
of  fines  and  other  factors  which  control  the  operation  of  motor  vehicles 
within  the  State, 

The  duties  of  the  Motor  Vehicle  Cornmissioner  are  such  that  he  does 
not  require  any  large  or  expanding  groups  of  buildings.  The  present 
quarters  once  overcrowded  are  adequate  under  the  present  ifvar-tirne  re- 
strictions to  automobile  travel.  With  the  resumption  of  normal  travel 
the  Commissioner  mil  require  more  room.  The  project  listed  is  in  an- 
ticipation of  this  need. 

The  1941  valuation  of  the  plant,  equipment,  and  land  of  the  Motor 
Vehicles  Commissioner  vhs   np401,392t 
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SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :      COMCSSIOpB  OF  ICT^  Date  J^olJ  ..2V.». .  194S 


Departmental 
Priori  tj 


By 

Group 


A 

A 


NAME  OP  PROJECT 


Total 

Estimated 

Capital 

Coat 


Addition  to  preaent  tulldlng 
CoQstruotion  of  test  or  Inspection,  runsay 

Total 


1450,000 
5,000 


$455 » 000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Bodget 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Ifse.ooo 


|fao,ooo 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Lite 
In 
Yrs. 


Submitted  by 


Coimissioner 

(Title) 
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DEPARTliE'JT  OF  LlaRYLi'iND  STATE  POLICE 

The  Motor  Vehicle  Deputies,  in  1935,  were  separated  from  the  Motor 
Vehicle  Conimissioner '  s  of  rice,  and.  created  into  the  iiaryland  State 
Police.  The  Department  is  directed  bj  the  Superintendent,  appointed 
by  the  (iavernor,  vvith  the  I'ank  of  LJajor  in  the  Department, 

The  present  Superintendent  prepared  an  exhaustive  study  of  the 
Police  Dcpartraont,  In  light  of  the  generally  accepted  standards, 
iiferyland  had  a  police  force  indequately  manned. 

The  war  has  had  tvro  effects  on  the  Department,  It  has  enabled  it 
to  move  into  the  quarters  of  the  Iviaryland  National  Guard  at  Pikesville, 
thus  relieving  congestion,  and  the  drastic  curtailment  of  notor 
vehicular  travel  had  decre^^sod  the  dema,nds  made  on  the  existing  personnel. 

The  project  submitted,  vriiile  not  urgent  now,  will  increase  rapidly 
in  significance  with  the  cessation  of  hostilities  and  the  resuinption 
of  normal  travel. 

The  1941  valuation  of  the  plant,  cquipnent,  and  land  of  the 
Maryland  State  Police  vras  .5390,018. 
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DEPT.  OF  BUDGET 
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SIX- YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :  jmiYLMD.  ^JSIBJ^MOS 

Date  AOgUBt. 

24, 

1942 

Departmental 
Priority 

NAME  OF  PROJECT 

Total 

Estimated 

Capital 

Cost 

Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budgfet 

status 

of 
Plans 
&  Site 

Constr. 

Time 

In 

Mos. 

Est. 
Life 
In 
Yrs. 

By 

No. 

By 

Group 

7icinity  of  Fredericlc,  Md, 

1 

Jl 

Platoon  barracks  quarters,   brick 
Vicinity  of  Hagerstowa,  Md, 

$       42,724 

$♦     300 

2 

A 

Platoon  barracks  quarters,  brick 
Vicinity  of  Waldorf,  Md, 

42,724 

•*■     300 

3 

A 

Troop  headquarters,   brick 

Vicinity  of  Cumberland,  Md» 

57,150 

♦     400 

4 

A 

Troop  headquarters,  brick 

Waterloo  -  Jessups  P.  0.,  Md. 

57,150 

•f     400 

5 

A 

Troop  headquarters  alterations  to  present 
building 

Benson,  Md» 

23,500 

f     150 

6 

A 

Troop  headquarters,   alterations  to  present 
building 

Salisbury,  Md, 

14,900 

♦     150 

7 

A 

Troop  headquarters,   alterations  to  present 
building 

Waterloo,   Jessups  P.  0»,  Md» 

17,600 

♦     150 

8 

A 

Training  school  quarters,  brick 
Baltimore,  Md» 

185,550 

f 1,500 

9 

A 

Snlargament  of  headquarters  building 

Total 

69,902 

i     500 

$     511,200 

$♦3,850 

Submitted  by:. 


(N#he) 


Supe.rin.t.en.dent.. 

(Title) 
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IvttLITARY  D7irARTMSNT 

The  Liilitary  Department  as  constituted  at  the  tme  of  the 
former  Capital  Iraproveraent  Prograin  is  now  in  service  wj.th  the  armed 
forcc;s  of  the  Federal  Govorninent.  As  such  the  normal  State  duties 
and  operation  have  beim  taken  over  by  temporary  agencies. 

The  program  submitted  vfiU  become  more  important  Virhen  the  war  is 
over  and  the  Maryland  National  Guard  resuracs  it ' s  normal  operation  in 
the  State, 

The  tv:enty-two  armories  ¥irill  require  repairs,  alterations,  .,tc., 
to  enable  thorn  to  meut  the  dem3.nds  which  will  be  placed  on  them.  Until 
that  time  no  urgent  work  is  required. 

The  1941  valuation  of  thu  plant,  equipment,  and  land  of  the 
Military  Department  was  ■v4, 591,257. 
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SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:  MILITARy.  DEPARTMEKT. Date  ...August ...2.7.,.. .1.9.42. 


Oemrtmeiital 
Prlorlt? 


By 
No. 


Bj 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


B 


B 


Erection  of  garage  tmder  Fifth  Regiment 
Armory  Plaza 

Pikesville 
Erection  of  garages 


Total 


Submitted  by:. 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


$       50,000 


25,000 


75,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in  Operating 

Badget 


Status 

ot 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Life 
In 
Trs. 


.Cplc)nel,,.,..Q,.,M,C.,. 

cti'H^'Ranking  Line  Officer 


For  Brigadier  General  Francis  Petrctt 
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HALI,  OF  RECORDS  COI-ftllSSION 

Tho  Hc'.ll  of  Records  Com'nission  wr.s  created  i'l  1935.   It  is  a 
board  of  suven  members,  un-''-l'-iried,  which  supervises  and  controls 

the  Hall  of  Records  building  and  appoints  the  Archivist  v^ho  has 
char^^e  of  the  active  management  of  the  building  and  its  contents. 

Every  state,  county,  cit;y;  tovm,  or  public  official  in  the 
State  is  authoi'iKed  to  deposit  for  preservation,  any  original 
papers,  books,  records,  etc.,  not  in  current  use.  The  Commission 
accepts  gifts  or  deposits  of  like  nature  from  other  than  government 
officiL^rs, 

All  records  arc  preserved  in  fireproof  air-conditioned  stacks. 
The  Hall  of  Records  is  open  to  the  public. 

The  1941  valuation  of  the  plant,  equipment,  and  land  of  the 
Hall  of  Records  was  ^^260,217. 
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SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :  .HAIJ,...OF..,KBCQBI^....CPi|WISSICffir. Date    3tily,.  28,....194a.. 


Departmental 
Priority 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


3^    B 


Conatruetlon  and  equlpawnt  of  library  room 


Submitted  by: 


B/yi 


(Nwie) 


^    1,500 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   OperatinsT 

Budget 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Life 
In 
Yrs. 


Archivist 

(Title) 
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BOARD  OF  NATU.RAL  RESOURCES 

The  agency  was  created  in  1941  by  uniting  under  one  direction 
groups  virhich  had  been  operating  for  considerable  periods  of  time. 
The  scope  of  work  is  indicated  by  the  personnel  of  the  Board,  which 
is  composed  of  the  Chairman  of  the  Board  of  Tidewater  Fisheries i  the 
State  Game  Vferdenj  the  State  Forester |  the  Dii'ector  of  the  Department 
of  Geology,  ivLines  and  Vfeter  Resources;  the  Director  of  Research  and 
Education;  Chairman  of  the  Maryland  Publicity  Commission;  and  six  other 
members  to  be  appointed  by  the  Governor,  The  term  of  the  appointed 
members  is  six  years.  The  Departments  included  are  Tidewater  Fisheries; 
Game  and  Iiiland  Fish;  State  Forests  and  Parks;  and  Research  and 
Education, 

The  last  three  have  submitted  the  programs  wiiich  follow. 
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DEPARTJiiMT  OF  RESEARCH  AND  EDUCATION 

The  Board  of  Natural  Resources  has  the  development  of  fish 
hatcheries  as  a  pr.rt  of  the  conservation  activities  on  marine  fishes 
and  terrapin,  which  is  a  part  of  the  program  of  the  Conunission. 

In  1932,  the  Chesapeake  Biological  Laboratory,  on  Solomon's 
Island  vfas  formerly  opened.  This  laboratory,  now  the  headquarters 
of  the  Dopartment  of  Research  and  Education,  is  occupied  vdth  in- 
vestigations into  pertinent  problems  concerning  crabs,  oysters,  fish 
and  certain  of  their  related  forms  and  enemies.  The  problem  of  terra- 
pin propogation  is  receiving  considerable  attention  by  the  agency. 

The  laboratory  has  been  used  as  headquarters  for  students  of 
Maryland  interested  in  the  study  of  the  biologj^  of  the  Chesapeake  Bay 
and  its  tributaries. 

The  valuation,  in  1941,  of  the  establishment  at  the  Solomon's 
Island  site  ^yas  '#109, 500, 
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SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOARD  OF  NATURAL  RESOURCES 
Department:       ISEAEISdSNT  OF  RESSLSKCH  IKD  EnJClTIQK Date  August.  15 »   19.42. 


Departmental 
Priorit? 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


1 
2 
3 
4 
5 


A 
A 

A 
B 
B 


Laboratory  for  tettchlng,  researcli,   etc* 
Storage  building  and  cover  for  veMcles 
Insulation  and  heating  of  present  b«ilding 
Qeitchdry  building  and  rearing  pens 
pier  constrtiction 

Total 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


I  62,605 
0,845 
5,776 
9,246 
4,77E 


#     S9,S44 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budget 


If     500 
f       20 

f     450 
♦1,S75 


status 

of 
Plans 
&  Site 


|42,34& 


Constr. 

Time 

In 

Mas. 


Est. 
Life 
In 
Yrs. 


Submitted  by 


(NWB«> 


Pirectpr 

(Tttle) 
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MRYUND  STATE  FORESTS  AND  PARKS 

This  Department  formerly  known  as  the  State  Department  of  Forestry- 
operating  under  the  Board  of  Regents  of  the  University  of  Maryland,  is 
novj-  a  department  under  the  Board  of  Natural  Resources, 

Nine  State  Forests  and  six  State  Parks,  consisting  of  about 
70,000  acres  in  eleven  different  counties  which  are  ovnied  by  the  State 
and  some  1+2,000   acres  of  Federal  owned  land  under  99  year  leases  to  the 
State.  The  Department  has  two  main  functions:  first,  the  timber  pro- 
duction and  watershed  protection;  second,  the  cstablisliment  and 
development  of  recreational  areas  for  the  people  of  the  State.  In  the 
years  immediately  preceding  the  war  the  annual  attendance  was  about 
half  a  million. 

The  program  submitted  seems  large  when  compared  to  past  appropri- 
ations. If  the  Federal  Government  participation   .-is  continued  in  the 
futuro  as  in  the  recent  past,  the  cost  to  the  State  vail  be  consider- 
ably less  than  the  total  given. 

The  1941  valuation  of  assets  of  the  Department  of  Forests  and 
Parks  was  $614^ 945 « 
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STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOAED  OF  NATURAL  RESOURCES 


Department :  STATE.  Dli'ARTMNT..OF...FQRESTRI 

Date  August  .1.7.,..  .1942. 

Departmental 

Total 

Annual 

Status 

Constr 

Est. 

Priority 

NAME  OF  PROJECT 

Estimated 
Capital 

Increase  + 

Decrease — 

in    Operating 

of 
Plans 

Time 
In 

Life 
In 

By 

By 

No. 

Group 

Cost 

Bndjct 

&  Site 

Mos. 

Yrs. 

FIRST  YE&S. 

State  Forests 

Sisallows  Falls 

$    16,750 

Savage  River 

17,600 

1 
! 
i 

Land  Purchases 

61,667 

I 

State  Parks 

Patapsco 

15,600 

Gambri  T 1 

700 

Vfeshington  Monumoit 

550 

Land  Purchases 

20,334 

Supervisors  Headquarters 

Hillmeade 

6,000 

Ridgeville 

6,000 

Cumberland 

5,750 

Fire  Towers 

Powell sville 

2,200 

Stoney  Forest 

1,400 

Rycevllle 

550 

Guard  Stations  -  Tool  Shop 

Elder  Hill 

1,000 

Frostburg 

1,000 

Cool  Spring 

500 

Motor  Vehicles 

District  Supervisor's  and  guards 

2,250 

Mobile  iSachine  Shop 

1,200 

Radio  Stations 

Fixed 

1,000 

Mobile 

400 

Total 

•• ^ — t^  ^^ y v« — 

♦  162,451 

Submitted  by: 


^*^M^^^^^^^ 


state  Forester 

(Titie) 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOARD  OF  NATURAL  RESOURCES 
Department:  SnTE  PEEMTMpTJ^^ 


Date    August  .17,.  ,1942 


Submitted  by: 


Departmental 
Priority 

NAME  OF  PROJECT 

Total 

Estimated 

Capital 

Cost 

Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operatine 

Budset 

Status 

of 
Plans 
&  Site 

Constr, 

Time 

In 

Mos. 

Est. 

Life 

In 

Yrs. 

By 
No. 

By 
Group 

SECOND  YJiAR 

! 
i 

State  Forests 

1 

i 

Swallows  Falls 

Potomac 

Savage  River 

Pocomoke 

Land  Purchases 

State  Parks 
Elk  Neck 
Patapsco 
WJre  Oak 
Land  Purchases 

Supei*vi3or' s  Headquarters 

Hi  limeade 
Ridgeville 
Cub  Hill 
Cumberland 
Tableland 
Hog  Hills 
Fire  Towers 

Powellsville 
Hycevi.lle 
Dan*s  Bock 
Fairview 

Guard  Stations 

Elder  Hill 
Frostburg 
Cool  Spring 
UeCool 

(continued  on  next  page) 

--«9: ^ =— .* =. 

$    14,000 
2,050 

21,000 
4,800 

61,667 

20,800 

11,000 

4,700 

20,334 

2,300 
2,300 

750 
3,000 

250 
2,500 

300 

350 

800 

1,500 

350 

500 

1,500 

500 

State  .Forester.. 

(Titie) 
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DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOAEffi  OF  NATURAL  RESOURCES 
Department:         STATE  DEPARTMpT^^C^^ 


Date  Aiigust.  17^  19/^2 


Departmental 
Priority 


Br 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


SECOND  YEAR 

Motor  Vehicles 


(continued) 


District  Supervisor's  and  guards 
Mobile  li&chine  Shop 

Radio  Stations 

Fixed  ' 

Uobile 

Total 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Submitted  by 


2,250 
2,000 


1,000 
400 


$  182,901 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budget 


Status 

of 
Plans 
S.  Site 


State  Forester 

(Tide) 
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SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOAHD  OF  NATURAL  RESOURCES 
Department :  STAOE.  DEP.4KIM1^ .. OT  . 


Date  Jt3ieaMt..l7.,....X9.^. 


Departmental 

Total 

Annual 

Status 

Conslr. 

Est. 

Priority 

^T     A    ■»  W*~^       J^^~^       T^T^V^   V  ■  i^^m 

Estimated 

Increase  + 
Decre&sc^—-* 

of 

Time 

Life 

By 

By 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

in  OperatinK 

Plans 

In 

In 

Ko. 

Group 

Cost 

Budget 

&,  Site 

Mos. 

Yrs. 

!   THIHI)  YEAR 

Starts  Fbrests 

swallows  Falls 

1     12,500 

Potomac 

15^200 

Savage  River 

16^200 

fflreen  Ridge 

7»650 

Pocomoke 

9»325 

' 

Land  Purchaaes 

61»667 

Stattf  Parka 

Blk  Neok 

81»500 

Patapsco 

9,200 

Gembrill 

7,000 

Land  Purchasea 

20,332 

Supervisor's  Headquarteira 

cub  Hill 

1,800 

Tableland 

4,150 

Hog  Hills 

5,000 

Blue  Ridge 

1,500 

Fire  Towers 

Dan's  Rock 

2,000 

Fairview 

800 

Fozville 

1,800 

cub  Hill 

1,500 

Marriott's  Hill 

1,000 

Round  Top 

500 

Derwood 

500 

Guard  Stations  -  Tool  Shops 

Westernport 

1,000 

Cool  Spring 

200 

McCool 

1,300 

Smithsbxirg 

500 

Foy's  Hill 

500 

(continued  on  next  page) 
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(Name) 


State  Forester 
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Form  B 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


SIX- YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


BOARD  OF  NATDRAL  RESOURCES 
Department:  STATO.  DH?M!M1W.  OF 


Date  AUffist  l-?i  1?.42 


Departmental 
Priority 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


THIRD  YEAR  (  cont  inued ) 

Mater  Vehicles 

Didtriet  Supervisor's  and  guards 

Radio  Stations 
Fixed 
Mobile 

Total 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in  Operating: 

Badsret 


Status 

of 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


2,250 


1,000 
200 


I  208,075 


Submitted  by 


State  Forester 

(Title) 


Form  B 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 

DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOARD  OF  NATURAL  RESOURCES 
Department:         STATE  DEPARTMpT  OF  FOR^ 


Date    A^^tJL7.,JL?42 


Departmental 

Total 

Annual 

Status 

Conslr. 

Est. 

Priority 

Estimated 

Increase -f 

ol 

Time 

Lite 

By 

By 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

Decrease — ■ 
in   Operating 

Plans 

In 

In 

No. 

Group 

Cost 

Budget 

L  Site 

Ffios. 

Yrs. 

FOURTH  lEAJi 

State  Forests 

- 

Swallows  Falls 

1    13,500 

Savage  River 

10,100 

Green  Ridge 

13,000 

Elk  Neck 

2^.000 

Gedarville -Donca st er 

1,000 

Land  Purchases 

61,667 

State  Parks 

Elk  Neck 

26,500 

Patapsco 

5,200 

Ganibrill 

3,000 

Tiand  Purchases 

20,333 

Supervisor's  Headquarters 

Cub  Hill 

3,100 

Tableland 

1,800 

Hog  Hills 

2,650 

HLue  Hidge 

4,950 

Shiloh 

450 

Fire  Towers 

Dan's  Rock 

200 

Fairview 

200 

Foxville 

500 

Cub  Hill 

500 

Marriott's  Hill 

1,900 

Round  Top 

1,300 

Derwood 

1,500 

Black  Hill 

1,500 

Nassawanga 

800 

Sampson's  Rock 

150 

Guard  Stations  -  Tool  Shop 

Westernport 

500 

UcCool 

200 

>' 

Smithsburg 

1,500 

I 

Foy's  Rill 

1,800 

Church  Creek 

800 

(continued  on  next  page) 
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Submitted  by: 


(Nuaa) 


State  Forester 

(TiUe) 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET  > 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOAPD  OF  NATUEAL  RESOURCES 
Departmcni :   .  SmTE  P|2MTMPT. .. GF^.TO Date  August  17,JL9A2. 


Deparlmental 
Priority 


By 

Groug 


NAME  OF  PROJECT 


FOURTH  YEAR         (continued) 

Motor  Vehicles 

District  Supervisor's  and  guards 

Radio  Stations 
Fixed 
Mobile 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


$       8,000 


1,000 
400 


f  192,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating: 

Budget 


Status 

of 
Pians 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

iMos. 


Est. 

Life 

in 

Vrs. 


Submitted  by 


State  Forester 

(TlUe) 


Form  B 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


MARYLAND 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


-  ey  - 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOARD  OF  NATURAL  RESOURCES 


Departm 

ent-        STATS  DKKABTatSUT  OJ"  FOBSSIRT  

Dftf«»  Auffust  17.   18^2, 

^■iKl/  •      fl^.*.#wm  .IW . .  .*wiTfl^  j^^TST.w.wpn^  Rwt . . .  .iwjm  —  ^  .^^rm^^n  ^»^rt^ 

Departmental 

Total 

Annual 

Status 

Constr. 

Est. 

Priority 

Estimated 

Increase  + 

of 

Time 

Life 

By 

By 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

in   Operating: 

Plans 

In 

In 

No. 

Group 

Cost 

Bndect 

&  Site 

Mos. 

Trs. 

FurmYEm 

i 

Stata  Forests 

1 

swallows  Falls 

t     24,500 

Savage  River 

ie,150 

i 

Greffli  Eidge 

10^000 

1 

Elk  Neck 

10,750 

Codarvllle-Doncaster 

SSO 

Laud  Purchases 

6i,667 

State  iJ^rks 

Elk  Neck 

17,500 

Patapsco 

8,200 

Fort  Frederick 

1,500 

Laud  Purchases 

20,333 

Supervisor's  Headquarters 

Tableland 

1,000 

Hog  Hills 

1,900 

Blue  Ridge 

2,500 

Shiloh 

2,000 

Fire  Towers 

Marriott's  Hill 

300 

Round  Top 

200 

Derwood 

500 

Black  Hill 

1,500 

Nassawanga 

200 

Sampson *^s  Rock 

1,000 

Snow  Hill 

1,500 

QUirauk 

1,500 

HSonburg 

1,800 

Easton 

1,000 

Woodensburg 

2,000 

Rldgeville 

250 

Table  Rock 

1,900 

'continued  on  next  page} 
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(NaiUKf 


State  Forester. 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BQAED  OF  NATDRAL  RESOURCES 
Department:      gTA33SJ31PMT!«ffi3^  OF  . 


Date     .toSttat  17,  .1942 


Departmental 
Priority 


By 
Sroup 


NAME  OF  PROJECT 


Total 

Estimated 

Capital 

Coat 


ngTH  yTHAR         ( cont  inued ) 

Guard  Stations  -  Tool  Shops 
Smithsburg 
Foy'a  Hill 
Church  Creek 
Great  Mills 
Green  Hills 

Motor  Vehicles 

District  Supervisor's  and  guards 

Radio  Stations 
Fixed 
Mobile 


500 
200 
200 
800 
1,500 


8,000 


1,000 
400 


$  200,500 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in    Operating 

Budget 


Status 
of 

Plans 
&.  Site 


Conslr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Life 
In 
Yrs. 


Submitted  by: 


State  Forester.. 

(TiUe) 


Form  B 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX- YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


BOARD  OF  NATURAL  RESOURCES 


Department :     .  STATK  DEPARTMEHT  OE  FGRESTRY 

Date    August  .17».  1942 

Departmental 

Total 

Annual 

Status 

Constr. 

Est, 

Priority 

Estimated 

Increase  + 
Decrease — ■ 

of 

Time 

Life 

Bv 

Br 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

in   Operating 

Plans 

In 

In 

"J 
No. 

Group 

Cost 

Budget 

&  Site 

Mos. 

Yrs. 

1 

SIXTH  ^JiiAR 

State  Forests 

Swallows  Falls 

$     IE, 500 

Savage  River 

2»100 

Green  Ridge 

5,000 

Elk  Neck 

1,500 

1 
1 

Cedar ville-Doncaster 

13,100 

Pocomoke 

a.ooo 

Land  Purchases 

61,6&7 

State  Parks 

FJLk  Neck 

9,000 

Patapsco 

2,200 

Fort  Frederick 

1,000 

Fort  Tonoloway 

51,700 

T^nd  Purchases 

20,333 

Supervisor's  Headquarters 

8hlloh 

3,450 

Fir(»  Towers 

Black  Hill 

1,200 

Sampson's  Rock 

300 

snow  Hill 

300 

Quirauk 

a^ooo 

H^mtburg 

800 

Easton 

2,500 

Woodensburg 

2,000 

Ridgeville 

3,500 

Table  Rock 

1,300 

sugar  Loaf 

5,800 

Chestnut  Hill 

1,650 

Elliott's  Hill 

5,200 

(continued  on  next  page) 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


BOARD  OF  NATURAL  RESOURCES 
Department :    STATE  PI^^RMEOT 


Date  August  17,  IMS 


Departmental 
Priority 


By 
No. 


By 

Groug 


NAME  OF  PROJECT 


SlgTH  YEAR    (continued) 

Guard  Stations  -  Tool  Sbops 
areat  Mills 
Green  Hills 
Tonoloway  Ridge 

Motor  Vehloles 

District  Supervisor's  and  guards 

Radio  Stations 
Fixed 
Mobile 

Total 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in   Operating 

Budset 


200 

500 

2,300 


8,000 


1,000 
200 


204,300 


status 

of 
Plans 
&  Site 


Constr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 

Life 

In 

Vrs. 


Submitted  by. 


State.  Forester., 

(TlUe) 
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DEPARWiH^T  OF  GAiffi  AND  INLAND  FISH 

The  funds  from  which  this  agency  operates  are  derived  solely  from 
license  fees  and  do  not  affect  the  general  levy  of  the  State.  In  the 
interest  of  completeness,  the  program  is  included  in  this  report  although 
the  Director  of  the  Budget  and  Procurement  and  the  Maryland  State  Planning 
Goramission  do  not  make  any  recommendations  concerning  it. 

This  department,  ^Ahich  .in  one  form  or  another  has  existed  since  1896, 
has  dual  responsibilities.   The  Game  Dj.vision  is  occupied  with  the  propa- 
gation of  game  and  the  enforcement  of  the  game  laws.  It  operates  by  the 
revenue  received  from  hunters'  licenses. 

The  Inland  Fish  Division  is  engaged  in  the  enforcement  of  fresh 
water  fish  laws  and  the  propagation  of  fresh  water  fish  in  captivity. 

The  combined  1941  assets  of  these  divisions  are  <#235j780. 


^rm  B 
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MARYLAND 


DEPl.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
C0MMI3SI0N 


Department :   ^^f^.J^..MAM..lim...CQma:^im. Date  . July...l.g,....1.94a, 


Departmental 

Prloritj 


By 

No. 


By 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


1   A 


2  I  A 


A 

A 

A 
A 


Indian  Spring  Wildlife  Damons trat ion  Area 

Thayer  Game  Refiige  Area 

Washington  County  Ckune  Refuge  Area 

Billaieyer  Game  Refuge  Area 

Idylwild  Wildlife  Demonstration  Area 

Wellington  Wildlife 


Submitted  by: 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


$       56,000 

44,000 

55,000 

24,000 

7,000 

2,000 


I     188,000 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in  Operating 

Budget 


.State  Game. Warden 

(Title) 
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UNIVERSITY  OF  MRYLAND 

The  University  of  Maryland,  founded  in  1807  as  the  College  of 
Medicine  of  Maryland,  The  Maryland  Agricultural  College  was  chartered 
in  I856.  After  various  changes  those  two  institutions  merged  in 
1920  and  became  the  University  of  f/iaryland» 

The  government  of  the  University  is  vested  in  a  Board  of 
Regents  consisting  of  nine  mombGrs  appointed  by  the  Governor,  each 
for  a  term  of  nine  years. 

The  program  submitted  by  the  University  of  Maryland  deals  vdth 
the  divisions  of  the  University  at  College  Park,  Baltimore,  and 
Princess  Anne,  The  colleges  of  the  University  are  at  College  Park;  the 
Law,  Medical,  Dental  Schools,  etc.,  are  at  Baltimore,  and  the  Schools 
of  Agriculture  and  Home  Economics  for  nagroes  are  at  Princess  Anne* 

The  1941  valuation  of  the  plant,  equipment,  and  land  of  the 
University  of  M9,ryland  was  ■j;i2,513>458,  divided  as  follows: 

Maryland  University  Hospital  $2,777,259 

Baltimore  Schools  2,862,883 

College  Park  Schools  6,352,320 

Princess  Anne  Schools  432,995 

Various  88.001 

Total     12,513,458 


Form  B 


-94- 


MARYLAND 


DEFT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:      MIYSRSITI  0?  MfiRILAND Date    OotcrbWC  21,  194E 


Departmental 

Total 

Annual 

Status 

Constr. 

Est. 

Prlorlt? 

Estimated 

Increase  + 
Oscrcasc^— 

Ol 

Time 

Life 

By 

By 

NAME  OF  PROJECT 

Capital 

in   Operating 

Plans 

In 

In 

No. 

Group 

Cost 

Budget 

&  Site 

Mos. 

Trs. 

Collego  Park 

1 

A 

Pureha«e  of  land 

4       lOO^QOO 

2 

A 

C<»npletlon  of  Armory  and  equlfsnent 

75»000 

3 

A 

Brooder  house  and  fencing 

6,000 

4 

A 

Completion  top  floor  Homs  Economics  Bldg* 

21,350 

5 

A 

Housing  of  men,  and  equipment 

180,000 

6 

A 

Building,  laundry  and  general  storage 

50,000 

7 

A 

Briok  veneer  and  addition  to  two  wings  and 
equipment 

50,000 

8 

A 

Befurbiah  and  remodel  interior  GalTsrt  Eall 

50,000 

9 

A 

Books  for  library 

40,000 

10 

A 

Oreenliouses,    (foiir) 

40,000 

11 

A 

Building  to  house  offices  of  College  of 
Agriculture,   Sxtension  Service  etc. 

360, COO 

12 

A 

Aoditorium  and  equipaent 

375,000 

13 

A 

General  classroom  building  and  equipment 

225,000 

' 

14 

A 

■pTngineering  laboratory  building  and  equip- 
ment 

320,000 

15 

A 

Dormitory  for  women  and  equipment 

210,000 

16 

A 

Women's  activity  building 

200,000 

17 

A 

Addition  to  women's  gjnnnasitim 

70,000 

18 

A 

Addition  to  dining  ball 
Salisbury 

40,000 

19 

A 

Laboratory  building  and  equipment 

Total 

^ 1 ra** V^-H ;; 

35,000 

$  2,447,350 

Submitted  by; 


<Msm«) 


President 

(Title) 


Form  B 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Depart  in 

ent:      TTKITERSITY  OF  IMRILAKD                

Date  October  21.   194£ 

Departmental 

Total 

Annnal 

Sfalfi'! 

f^astr. 

Est. 

PrioritT 

Estimoted 

Increase + 

of 

Time 

Ufe 

Br 

By 

NAME  OF  PROJECT 

Capita! 

in  Operating 

Plans 

Id 

li 

No. 

Group 

Cost 

Badset 

&  SHe 

Bos. 

Ire. 

Princess  Anne 

i      1 

A 

Land 

^     20,000 

z 

A 

Cottages  for  facility  (8) 

24,000 

3 

A 

Bam  and  equipment 

20,000 

4 

A 

Dounitory  for  men 

130,000 

5 

A 

J^>artment  building,   faculty 

24,000 

6 

A 

Dining  hall  and  kitchen  and  equipment 

100,000 

7 

A 

Laundry  btiildlng  and  eqiiipment 

25,000 

8 

A 

New  partitions  and  refurbishing  present 
agriculture  building 

5,  COO 

9 

A 

Athletic  fields  and  atanda 

15,000 

IC 

A 

Gareenhouse  end  haadhouse 

Total 

^— /^ ^        X^ z 

I5j000 

1  378,000 

Submitted  by:. 


(Name) 


President.. 
(miie> 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET  > 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department :  ME"«ERSITT  OF  IIARYL&MI). Date  QctobOT .  21,JL&42 


Departmental 
Priority 


B» 

Group 


NAME  OF  PROJECT 


1 
2 
3 
4 


A 
A 

A 

A 


5  A 


Baltimore,  Maryland 
Purchase  of  land 
Addition  to  hoapiteil 
Repairs  to  dispensary 
Addition,  dental  biiilding 
Addition,  Bressler  bxillding 


Total 


Submitted  by 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


$     60»000 

40»000 

25»000 

TO,  000 

275,000 


^$  470,000 


Annual 

Increase  -f- 

Decrease — 

in   Operating 

Bnd^et 


Status 

af 
Plans 
&  SHe 


Constr. 

Time 

In 

Hqs. 


Est. 

Life 

In 

Yrs. 
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DEPARTI>ffiNT  OF  BUDGET  AND  PROCURMENT 

This  Department  vras  created  in  1939  by  the  General  Assembly,  with 
the  dual  function  of  budget  making  and  purchasing  of  supplies  for  use 
of  the  Statd.  Departments,  The  Director  of  the  Department  is  required  to 
prepare  a  tentative  State  budget  for  the  Governor's  consideration.  He 
has  been  given  the  authority  to  investigate  the  necessity  for  expendi- 
tures and  is  required  to  study  the  operations  and  functior^  of  the 
various  state  agencies.  He  is  furthermore  required  to  study  the  source 
of  revenue  for  the  State, 

Included  in  the  Department  is  the  Purchasing  Bureau,  which  is 
charged  with  the  piirchase  of  all  suppiXies,  materials  and  equipment  for 
the  use  of  state  agencies.  To  facilitite  this  operation,  a  vrarehouse 
is  maintained  for  the  storage  of  supplies.  Supplies  are  withdravm 
from  the  warehouse  upon  order  by  the  various  agencies  which  will  then 
reim.burse  the  Revolving  Fund  from  their  respective  budgets. 

Since  its  creation,  the  Department  has  been  housed  in  rented 
quarters,  the  location  of  which  is  not  entirely  satisfactory.  The 
project  submitted  provides  for  the  renovation  of  a  part  of  an 
existing  State  o^/med  tobacco  warehouse,  at  present  not  used  to  its 
capacity,  to  provide  quarters  for  the  Department  of  Budget  and 
Procurement. 


Form  B 
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MARYLAND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:      DEPAHTMENT  OF  roDGBT  i^^  -^ Date  ..Q«.*.P>«.r...l-.2j,....l?.42 


Departmeiital 
rrlority 


By 
Group 


NAME  OF  PROJECT 


Two  hospitals  for  chronic  diseased 


Total 

Efltiinated 

Capital 

Cost 


Annual 

Increase  + 

Decrease — 

in  Operating: 

Bndffet 


1,500,000 


status 

of 
Plans 
&  Site 


Conslr. 

Time 

In 

Mos. 


Est. 
Life 
In 
In. 


Submitted  by :  "Tiia-^i^ftS!^  ■>/. 

(Hai 

-L   new  department  would  prooable  be  created  to  control  these  hospitals. 


Director 

(TiUe) 
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STATE  DEPARTliffiKiT  OF  HKALTH 

The  State  Doi.wrtment  of  Health  consists  of  nine  raembGrs, 
the  Dix'ector  of  Health,  the  Attorney  General,  and  the  Commissioner  of 
Health  of  Bait more  City  are  members  ex  officio.  The  remaining  six  are 
appointed  by  the  Governor  for  terms  of  six  years  each. 

The  Department  is  made  up  of  the  E>:ecutive  Offioe,  the  Bureau 
of  Vital  Statistics,  the  Bureau  of  Communicable  Diseases,  the  Bureau 
of  Bacteriology,  the  Bureau  of  Chemistry,  the  Bureau  of  Sanitary 
Engineering,  the  Bureau  of  Foods  and  Drugs,  the  Bureau  of  Child  Hygiene, 
and  the  Division  of  Personnel  and  Accounts, 

The  Department  has  occupied  rented  quarters  for  years. 
Increasing  demands  both  for  space  and  better  facilities  for  laboratory 
work  have  made  the  present  quarters  incresingly  unsatisfactory. 

The  Director  of  the  Budget  has  submitted  a  project  designed  to 
furnish  the  Health  Department  with  a  building  of  its  own  design  and 
location. 


.4,975S 


Fora    B 
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MARYI.AND 


DEPT.  OF  BUDGET 
AND    PROCUREMENT 


SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVEMENT  PROGRAM 
DEPARTMENTAL  SUMMARY 


STATE  PLANNING 
COMMISSION 


Department:  .MIC01AirojSCATE...I^  Date  Sftpt...  14.,.. .19.42.. 


Departneiital 
PriortlT 


By 

Enup 


NAME  OF  PROJECT 


A     Building  to  replace  present  rented  quarters 


Total 

Estimated 

Capital 

Cost 


Annoal 

Increase  + 

Decrease — 

in  Operatingf 

'ladget 


Status 

of 
Plant 
&  SHe 


$  250,000 


Contr. 

Tine 

la 

■os. 


Est. 

life 

la 

In. 


S"bmitted  by: 


(Mfine) 


DajecTtor  of  Budget 

(Title) 


-101- 
MRYLAND  STATE  ROADS  COttllSSION 

In  1935 J  the  Maryland  State  Planning  Commission  issued  a  Ten-Year  High- 
way Program  for  the  State  of  Iferyland,  In  this  report,  attention  was 
focused  on  a  number  of  undesirable  conditions  among  the  roads  of  i'kryland 
and  a  general  program  for  future'*  development  was  outlined.  Following  this 
report  and  through  the  provisions  of  the  Hayden-Cartwright  Act,  passed  by 
Congress  in  1934^  the  Maryland  Highway  Planning  Sui^vey  was  organized.  This 
agency  vfas  responsible  to  and  sponsored  by  the  State  Roads  Commission  which 
assisted  it  in  every  way  possible.  The  Siffvey  studied  the  problems  of 
highways  in  Maryland  in  dotail  wiiich  was  impossible  to  the  Committee  which 
prepared  the  1935  report  of  the  Maryland  State  Planning  Commission, 

In  1938  the  Maryland  Highway  Planning  Survey  issued  the  first  part  of  its 
report.  In  1941  a  second  report  was  published  and  submitted  to  the  State 
Roads  Commission  for  consideration.  These  reports  represented  exhaustive 
studies  of  the  existing  roads,  the  proposed  roads  and  the  method  of  financing. 

The  proposed  roads  arc  determined  on  the  basis  of  the  latest  developments 
in  highvra.y  design.  Dual  highways,  grade  crossing  eliminations,  controlled 
rights -of -Tiay  and  safety  provisions  will  be  among  the  features  considered. 
The  priority  of  construction  vdll  be  based  on  the  analysis  of  traffic  needs 
and  existing  facilities. 

The  complete  construction  program  vras  planned  to  cover  a  period  of 
tvrenty  years.  The  estimates  of  revenue,  based  on  the  past  trends  and  future 
expectations,  indicated  that  tiventy  years  vrotald  be  required  for  the  t  otal 
income  to  be  sufficient  to  meet  the  total  cost  of  briiging  lihgland's  roads  up 
to  the  highest  standards  of  design,  construction  and  distribution. 

For  convenience  the  Survey  divided  the  twenty  years  into  four  five-year 
periods.  Table  7  gives  the  distribution  of  construction  for  the  first  of 
four  five-year  periods. 
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The  estimated  net  revenue  for  the  five  years  if  nude  up  of  $64,273,000 
estimated  as  revenue  from  gasoline  taxes,  and  ,j28,249,000  as  net  revenue 
from  registration  and  miscellaneous  fees.  From  these  are  deducted  ^5,267,000 
to  cover  costs  of  State  Police,  Traffic  Court,  interest  on  bonds,  etc.  This 
leaves  the  ^i!87,255,000  shovm  in  the  table. 

The  Survey  fe^ls  that  certain  revisions  in  tax  return  practices,  licens- 
ing fees  and  other  factors  would  result  in  an  increase  in  revenue  of  $8,850,000. 
If  these  changes  arc  made  then  the  grand  total  for  all  highway  purposes 
would  be  v96,105,000  in  the  five-year  period. 

The  distribution  suggested  by  the  Survey  apportions  $61,507,000  for  the 
State  to  cover  all  costs  of  State  highi'V-ay  work.  Of  this  amouiit,  based  on 
current  budgetary  requirements,  about  :;ja8,533,000  will  be  required  for 
administration,  engineering,  maintenance  and  miscellaneous  expenses  leaving 
a  balance  of  $42,974,000  available  for  the  construction  and  modernization 
of  roads  on  the  State  highway  system.  Assuming  that  the  annual  Federal-Aid 
allotments  will  be  continued  equal  to  the  amount  in  1941  there  rdll  be  avail- 
able $6,835,000  in  Federal  funds.  This  makes  a  total  of  $49,809,000  avail- 
able from  all  sources  for  expenditure  on  the  State  highway  system  from  1941 
to  1945,  This  is  $5,463,000  less  than  the  estimated  cost  of  modernization 
required  as  shown  in  Table  8  vfhich  gives  a  grand  total  of  :J55,272,000  as  the 
amount  required.  Supplementary  revenue,  either  through  more  money  from  the 
existing  sources  or  by  additional  sources  would  be  required  if  the  five-year 
program  is  to  be  completed  within  that  period.   If  more  funds  were  not 
forthcoming,  the  period  for  completion  will  have  to  be  increased. 

Already  v/orld-iiride  events  have  disturbed  the  timing  of  the  program.  The 
requirements  of  the  military  forces  f.or  vast  quantities  of  gasoline,  the 
difficulty  of  transportation  to  the  Eastern  Seaboard  and  the  necessity  for 
conserving  automobile  tires  has  resulted  in  a  fuel  shortage  and  curtailment 
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of  automobile  use.  The  income  from  the  gasoline  tax  is  falling  rapidly.  It 
is  expected  that  revenues  from  all  sources  which  will  bo  available  to  the 
State  Roads  Commission  for  the  year  1943  will  approximate  40  per  cent  less 
than  that  of  1942.  As  a  result  the  five-year  portion  of  the  complete  program 
cannot  possibly  be  constructed  in  that  period  of  time.  No  estimate  can  be 
made  of  the  amount  of  disruption  in  the  time  schedule,  Wnat  was  a  five- 
year  program  ivill  require  much  longer  to  complete.  Eliminating  unforeseen 
contingencies  requiring  immediate  attention,  the  sequence  of  construction 
will  be  essentially  as  listed  in  the  detailed  program  of  the  Highway  Planning 
Survey, 

Table  8,  shows  the  estimated  ti©st  of  the  modernization  of  the  State 
Highway  system  required  during  the  five-year  period  1941  -  1945.  The  dis- 
tribution is  by  types  and  counties.  Since  the  table  does  not  show  any  con- 
tinuity of  roads  Exhibit  2  has  been  included.  This  exhibit  shows  the 
geographical  distribution  of  construction  for  the  major  features  planned  for 
the  five  years  and  the  extent  to  v/hich  the  actual  construction  meets  the 
program.  Table  8  lists  the  projects  under  construction  in  January  1942  and 
those  planned  for  a  three  year  and  a  five  year  period  thereafter. 

As  shown  in  Table  9  the  Traffic  Division  of  the  Maryland  State  Roads 
Commission  proposes  the  following  major  construction  in  the  five  years  before 
January  1,  1947.  The  construction  of  three  roads  from  the  District  of 
Columbia;  one,  24,5  miles  long  to  Baltimore  City;  one  25.0  miles  long  to 
Annapolis;  and  one  15.5  miles  to  Maryland  Route  2,  The  latter  relocation 
would  be  on  the  old  Chesapeake  Beach  Railroad.  Further  construction  includes 
20,4  miles  from  Antietam  Creek  to  Frederick;  20,9  miles  from  near  Elkton, . 
on  the  Eastern  Shore,  south  to  Route  313;  and  9.2  miles  from  Cumberland  to 
Frostburg,  The  rest  of  the  proposed  program  is  made  up  of  units  from  1,0 
mile  to  5.0  and  is  fairly  vfell  distributed  throughout  the  State, 
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Rout 

e  No. 

U.S. 

213 

U.S. 

213 

Md. 

150 

Md. 

150 

Md. 

150 

Md. 

150 

Md. 

150 

Md. 

20 

Md. 

20 

U.S. 

40  Alt. 

Not 

Assigned 

Md. 

179 

U.S. 

40  Alt. 

TABLE  9 

MARYLAND  STATE  ROADS   COMJIISSION 
TRAFFIC  DIVISION 

Multiple  -  La,nc  Highv/ays  Under  Constructiori/ 
January  1,  1942 

Location  Length 

Herring  Creek  to  Ocean  City  1.65 

Herring  Creek  Bridge  and  Approaches  0.45 

Baltimore  City  Limits  to  Back  River  1.76 

Back  River  Bridge  0.28 

Back  River  to  Marlyn  Avenue  1.35 

Lkrlyn  Avenue  to  Glenn  L.   Martin  plant  1.72 

Glenn  L.   li/Iartin  plant  to  Army  Building  1.44 

V/ise  Avenue  to  Moffett  Avenue  3*49 

Moffett  Avenue  to  Baltimore  City  limits  1.32 

Baltimore  City  limits  to  Rolling  Road  2,34 

Boothby  Hill  Road  3.00 

Ferry  Terminal  to  St.  Margarets  Road  0,95 

Cannon  Avenue  to  Antietam  Creek  1.05 

Sections  ivhere  multiple-lane  roads  will  in  all  probability  be  built 
and  opened  to  traffic  v/ithin  three  years  after  January  1,  1942. 

Junction  113  to  Herring  Creek  4.0 

District  of  Columbia  line  to  Annapolis  25.0 
District  of  Columbia  line  to  Baltimore  City  24.5 
Rolling  ftoad  to   Pino  Orchard  6.0 

Antietani  Creek  to  Frederick  20.4 

Sections  where  multiple-lane  roads  may  be  built  T»ri.thin  five  years 
after  January  1,  1942 

Salisbury  to  Delmar  5.6 

Salisbury  to  Junction j  Md.   Route  663  3.2 

U.S.   40  to  Junction  313  20.9 

District  of  Columbia  line  to  Md.  Route  2  15.5 
Kensington  to  Georgia  Avenue  1,0 

Halethorpe  to  Patapsco  River  2,3 

District  of  Columbia  line  TiVD.   T.B.  3.5 

Cumberland  to  Frostburg  9»2 

Bypass  Frederick  1.5 

Hagerstoivn  to  Huyetts  Crossroad  3.0 


1/  These  roads  were  changed  jja  status  from  2-lanc  to  4-lan6  highways 
in  1942. 
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RECOMvIENDED  SIX-YEAR  CAPITAL  IMPROVaiH^T  PROGRAM 

The  Director  of  the  Department  of  Budget  and  Procurement  and 
the  Maryland  State  Planning  Commission  have  studied  the  projects  re- 
presented by  the  departmental  summaries.  From  these  projects  they 
recommended  the  program  #iich  is  given  in  Table  10, 

No  recommend.itions  arc  made  for  either  the  State  Roads  Commission 
or  the  Department  of  Game  and  Inland  Fish.   These  agencies  are  operated 
by  funds  designated  for  their  specific  use  and  not  charged  to  the 
General  Funds  of  the  State.  Gasoline  taxes  and  license  fees  represent 
the  income  to  the  Ivlaryland  State  Roads  Commission.  Hunting  and  fish- 
ing licenses  supply  the  fees  to  the  Dep?.rtmcnt  of  Game  and  Inland 
Fish.  Since  these  agencies  operate  viithin  the  limits  of  their  oiivn 
funds  they  are  not  included  in  the  recommendation. 

The  projects  listed  in  the  first  biennum  after  the  vrar  are  those 
which,  at  the  present  time,  seem  most  urgent  when  viewed  in  the  light 
of  1943  information  and  prospects.  If  the  period  of  non-construction 
is  too  prolonged,  undoubtedly  emphases  and  priorities  will  change  as 
well  as  estimated  costs.  The  periodical  review  will  me^t  this  situa- 
tion. 
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